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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Αρ. Φύλλου 162 

17 Μαΐου 2002 


ΔΙ ΑΚΗΡΥΞΕ ΙΣ 

(ΐ) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΎΗΣ 
ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 

Αριθ. Πρωτ. 715 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ο.Κ.Α.ΔΗ.Π.: 

Στα πλαίσια της ασκούμενης κοινωνικής πολιτικής από 
τον Δήμο μας, προκηρύσσει ανοικτό μειοδοτικό διαγωνι¬ 
σμό με σφραγισμένες προσφορές για την μίσθωση τουρι¬ 
στικών λεωφορείων για την διοργάνωση θαλασσίων λου¬ 
τρών στον Σχοινιά Αττικής. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις σχετικές 
διστάξεις του Π.Δ. 410/95 (Δ.Κ.Κ.) Π.Δ. 28/80 και της 
Υπουργικής Απόφασης 11389/93 ΦΕΚ (185/93) «Ενιαίος 
Κανονισμός προμηθειών Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοί¬ 
κησης», στο Δημαρχείο Περιστεριού σης 7 Ιουνίου 2002 
ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ. -10.30 π.μ. (ώρα λή¬ 
ξης προσφορών) ενώπιον της Επιτροπής. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

Φυσικά πρόσωπα (Έλληνες πολίτες ή αλλοδαποί). 

Συνεταιρισμοί 

Ενώσεις Κοινοπραξίες. 

Οι προσφορές υποβάλλονται δακτυλογραφημένες με 
αντίγραφα υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα. 

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 
6.500 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ με βάσει τις τε¬ 
χνικές προδιαγραφές οι οποίες είναι θεωρημένες από την 
Δ/νση ΤεχνικώνΈργωντου Δήμου Περιστεριού. 

Ως εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται το 
ποσό των 325 ευρώ ήτοι ποσοστό 5% επί της προϋπολο- 
γισθείσας δαπάνης. 

Τα στοιχεία της μελέτης βρίσκονται στα γραφεία του 
Ο.Κ.Α.ΔΗ.Π. τηλ. 5743376, & 5743971 (Χρυσούλα Τσιού- 
τσια). 

Περιστέρι, 15 Μαΐου 2002 
Ο Πρόεδρος 
ΚΩΝ/ΝΟΣΛΑΛΕΝΗΣ 

-♦- 

( 2 ) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 

Ο Δήμαρχος Νεάπολης διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε 


ανοικτό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμέ¬ 
νες προσφορές και με σύστημα υποβολής προσφορών 
«με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης» του άρθ. 7 του Π.Δ. 
609/85, η εκτέλεση του έργου «Συντήρηση πρώην Κοινο¬ 
τικών γραφείων» με προϋπολογισμό δαπάνης δημοπρα- 
τουμένων εργασιών 15543.22 6 από πιστώσεις προγράμ¬ 
ματος «ΕΠΤΑ» σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων 
1418/84/2576/98, 2229/94 και 2940/01 και των Π.Δ. 
334/2000,609/85,472/85,171/87,286/94 και 218/99 όπως 
αυτές ισχύουν και με βάση τους όρους διακήρυξης της με 
αριθμό 192/2002 μελέτης της ΤΥΔΚ Ν. Αιτωλ/νίας. 

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στα Γραφεία του Δήμου 
Νεάπολης την 5.6.2002, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 
π.μ. ενώπιοντης αρμόδιας επιτροπής. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές: 

- Εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο 
Μ.Ε.Ε.Π. Α1 τάξης και άνω για έργα οικοδομικά (παλαιό Α 
Οικοδομικά). 

Το έργο εντάσσεται στην κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ (Ν. 
2576/98). 

Προθεσμία τρεις (3) μήνες, εγγύηση συμμετοχής € 
310,00 που θα πρέπει να απευθύνεται στον Δήμο Νεάπο¬ 
λης. Περισσότερες πληροφορίες στα Γ ραφεία του Δήμου 
Νεάπολης (τηλ. 0641-44668 ΡΑΧ 0641-44668) και της 
ΤΥΔΚ Ν. Αιτωλ/νίας (Κύπρου &Λεβίδου, 302 00 Μεσολόγ¬ 
γι, τηλ. 0631-55433, ΡΑΧ 0631-55425) κατά τις εργάσιμες 
μέρες και ώρες. 

Νεάπολη, 13 Μαΐου 2002 
Ο Δήμαρχος 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΤΣΙΝΟΥΛΑΣ 

-♦- 

(3) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΑΥΤ/ΣΗΣ & ΑΠΟΚ/ΣΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΤΑΙΑΣ 
Αριθ. Πρωτ. 2507 

Ο Δήμαρχος Τριταίας Ν. Αχάίας, προκηρύσσει ανοικτό 
δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προ¬ 
σφορές για την κατασκευή του έργου: 

« ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ Δ.Δ.» 

κατά το σύστημα της ενιαίας έκπτωσης στις τιμές του τι¬ 
μολογίου της μελέτης που εκφράζεται σε ακέραιες μονά¬ 
δες επίτοις εκατό, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
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ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


4παρ. 4α του Ν. 1418/84 καιτου άρθρου 6του Π.Δ. 609/85 
και όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 του Π.Δ. 218/99 
και το Ν. 2940/01, προϋπολογισμού 46.514,00 € χωρίς 
Φ.Π.Α. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 5.6.2002, ημέρα Τε¬ 
τάρτη και από ώρα 10.00 π.μ. έως ώρα 11.00 π.μ. (λήξη 
επίδοσης προσφορών) στο Δημαρχείο Τριταίας, στο 
Σταυροδρόμι του Νομού Αχαιός, ενώπιον αρμοδίας επι¬ 
τροπής. 

Το έργο χρηματοδοτείται από Δημοτικούς Πόρους με 
υπάρχουσα πίστωση για το έτος 2002 το ποσόν των 
26.414,00 €. 

Στη Δημοπρασία γίνονται δεκτές για υποβολή προσφο¬ 
ράς: 

Εργοληπτικές Επιχειρήσεις Εγγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ. 
Α' τάξης και άνω για έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, σύμφωνα με την 
παλαιό κατάταξη, καθώς και Εργοληπτικές Επιχειρήσεις 
ή Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων αντιστοίχου 
τάξεως βάσει του Ν. 2940/2001. 

Γ ιατον διαγωνισμό και την εκτέλεση ταυ έργου ισχύουν 
οι διατάξεις του Ν. 1418/84, του Π.Δ. 609/85, του Π.Δ. 
171/87, του Π.Δ. 23/93, του Ν. 2229/94, του Π.Δ. 410/95, 
του Ν. 2576/98, του Π.Δ. 218/99, του Π.Δ. 334/00 καιτου 
Ν. 2940/01, καθώς και τις τροποποιήσεις τους. 

Συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου τρεις (03) 
ημερολογιακοί μήνες. 

Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε 2% 
επίτου προϋπολογισμού τον έργου, δηλ. ποσό 1000 € και 
βεβαιώνεται με την κατάθεση ισόποσου γραμματίου του 
Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητικής επι¬ 
στολής αναγνωρισμένης Τραπέζης ή του Ταμείου Συντά¬ 
ξεως Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων 
(Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.), συνταγμένη σύμφωνα με τσν τύπο που 
ισχύει για το Δημόσιο και κατά τα λοιπά σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 23 και 27 του Π .Δ. 609/85 και του Ν. 
2229/94, θα έχει ισχύ τουλάχιστον ενενήντα ημέρες και θα 
απευθύνεται προς το Φορέα. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέλθουν από την 
έδρα του Δήμου Τριταίας στο Δημαρχείο στο Σταυρο¬ 
δρόμι Ν. Αχαιός (τηλ. 06940.51643) ή στηνΤ.Υ.Δ.Κ. της Δι¬ 
εύθυνσης Αυτοδιοίκησης και Αποκέντρωσης Ν. Αχαιός 
Τσαμαδού 48, Πάτρα (Λ. Φώτης τηλ. 0610314894) τις ερ¬ 
γάσιμες ημέρες και ώρες για να λάβουν γνώση της μελέ¬ 
της και μπορούν να προμηθευτούν τα τεύχη δημοπράτη- 
σης απόταγραφείατηςΤ.Υ.Δ.Κ. Διεύθυνσης Αυτοδιοίκη¬ 
σης και Αποκέντρωσης Ν. Αχαιός. 

Σταυροδρόμι, 15 Μάΐου 2002 

Ο Δήμαρχος 
Θ. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 

-Φ- 

(4) 

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 
ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 
(Ν.Π.Δ.Δ.) 

Αριθ. Πρωτ. 30/15.5.2002 

Ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοι¬ 
ας Δήμου Ηρακλείου Αττικής» διακηρύσσει ότι μέχρι 
7.6.2002 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 το μεσημέρι 
στο Δημοτικό Κατάστημα θα γίνονται δεκτές προσφορές 
για τη μίσθωση πούλμαν που θα χρησιμοποιηθούν στο 
πρόγραμμα Θαλάσσια Μπάνια για τους κατοίκους του 


ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ στο Αυλάκι την καλοκαιρι¬ 
νή περίοδο από 24 Ιουνίου έως και 16 Αυγούστου 2002 με 
συνολικό μίσθωμα που ορίζεται στα 26.000 ΕΥΡΩ. 

Όσοι θέλουν να λάβουν μέρος στην Δημοπρασία πρέ¬ 
πει να φέρουν στο Δήμο προσφορές στην οποία θα συ- 
μπεριλαμβάνονται τα εξής παρακάτω: 

Η χρονολογία των πούλμαν που θα πραγματοποιήσουν 
τις μεταφορές. 

Η ύπαρξη και την λειτουργία καθημερινά αίΐΌοάίΙίοη. 

Την δήλωση ότι οι οδηγοί είναι συνεννοήσιμοι, πρόθυ¬ 
μοι, ήρεμοι, σοβαροί. 

Την άμεση αντικατάσταση πούλμαν ή οδηγών για προ¬ 
βλήματα, τυχόν προκύψουν και θεωρηθούν σοβαρά από 
την Κοινωνική Πρόνοια. 

Τιμή ανά δρομολόγιο. 

Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία σχετική με την δη¬ 
μοπρασία μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να απευθυνθούν 
στην Υπηρεσία του Δήμου τις εργάσιμες μέρες και ώρες 
από της 8.00 π.μ μέχρι 2.30μ.μ. 

Ηράκλειο Αττικής, 15 Απριλίου 2002 
Ο Πρόεδρος 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ 

-Φ- 

(5) 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ Β' 

Αριθ. Διακήρυξης 4/2002 

Ανακοινώνεται η διενέργεια διαγωνισμού του Υπουρ¬ 
γείου Υγείας και Πρόνοιας Δευτέρα 8 Ιουλίου και ώρα 
13.00 π.μ. στην αίθουσα συνεντεύξεων του Υπουργείου 
μας, οδός Αριστοτέλους 17-2ος όροφος. 

Ανοικτός διεθνής διαγωνισμός για την επιλογή αναδό- 
χου του έργου «Μονάδα διαχειριστικής και τεχνικής υπο¬ 
στήριξης για την υλοποίηση των δράσεων πληροφορικής 
του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας που εντάσσονται 
στα επιχειρησιακά προγράμματα «Κοινωνία της Πληρο¬ 
φορίας» και «ΥΓΕΙΑ - ΠΡΟΝΟΙΑ του Γ' κοινοτικού πλαισί¬ 
ου στήριξης (2000-2006)». 

Ημερομηνία Αποστολής περιληπτικής προκήρυξης 
στην Υπηρεσία επισήμων εκδόσεων της Ε.Ε. 15/5/2002. 

Αντίγραφα προκηρύξεων διατίθεται από το Υπουργείο 
Υγείας και Πρόνοιας Δν/ση Προμηθειών - Τμήμα Β' - Αρι- 
στοτέλους 19-2ος όροφος κατά τις ώρες 10-12 π.μ. 

Αθήνα, 15 Μάΐου 2002 

Ο Διευθυντής 
ΧΡ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 
-Φ- 

( 6 ) 

ΠΕΡΙΦ. ΔΙΟΙΚ. Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣΟΡΧΟΜΕΝΟΥ 

Ο Δήμαρχος Ορχομενού Βοιωτίας προκηρύσσει μειο¬ 
δοτικό διαγωνισμό με το σύστημα «ενιαίο ποσοστό έκ¬ 
πτωσης επί των τιμών του τιμολογίου» (παρ. 2α & 4α του 
άρθ. 4 του Ν. 1418/1984), για την εκτέλεση του έργου 
ΚΡΑΣΠΕΔΑ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ 2002. 

Ο προϋπολογισμός της δαπάνης των εργασιών που δη- 
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μοπρατούνται ανέρχεται σε Ε: 150.000. Η πίστωση 2002 
είναι Ε: 100.000. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Ορ- 
χομενού την ΤΕΤΑΡΤΗ 12 Ιουνίου 2002 και ώρα λήξης 
ΙΙ.ΟΟπ.μ. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές Εργοληπτικές Επιχει¬ 
ρήσεις, εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ Β' τάξης και άνω για 
έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 
3.000 ευρώ και κατατίθεται με γραμμάτιο του Ταμείου 
Παρ/κών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρι¬ 
σμένης Τράπεζας ή του ΤΣΜΕΔΕ. 

Λεπτομέρειες των όρων διακήρυξης βρίσκονται στο Δή¬ 
μο Ορχομενού (02610-34154). Οι ενδιαφερόμενοι μπο¬ 
ρούν να παραλαμβάνουν τα τεύχη δημοπράτησης κατα¬ 
βάλλοντας δεκαπέντε ευρώ τις εργάσιμες ημέρες και από 
την 8.00 π.μ. έως την 14.30 μ.μ. μέχρι την προηγούμενη 
της δημοπρασίας ημέρα από την ΔΤΥ του Δήμου Ορχο¬ 
μενού. 

Σε περίπτωση άγονης δημοπρασίας ή ακύρωσης για 
οποιοδήποτε λόγο, αυτή θα επαναληφθεί την επόμενη 
εβδομάδα την ίδια ημέρα και ώρα μετά από ειδοποίηση σε 
τηλεομοιοτυπείο (ίαχ) που με ευθύνη τους οι συμμετά- 
σχοντες θα έχουν δηλώσει στην προσφορά τους. 

Βασικές εργασίες που θα εκτελεσθούν είναι: 

Μικρά τεχνικά, κρασπ/θρα, πλακοστρώσεις. 

Ορχομενός, 12 Απριλίου 2002 

Ο Δήμαρχος 
Κ. ΓΚΙΖΙΜΗΣ 
-♦- 

(7) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΙΣΟΥ 
ΤΜΗΜΑ Τ.Υ.Δ.Κ. 

Ο Δήμαρχος ΘΕΡΙΣΟΥ κηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό 
διαγωνισμό με το σύστημα προσφοράς επί μέρους ποσο¬ 
στών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών, σε συμπληρωμένο τι¬ 
μολόγιο ομαδοποιημένων τιμών της Υπηρεσίας, με έλεγ¬ 
χο ομαλότητας των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης (πε¬ 
ρίπτωση β, παράγραφος 4 του άρθρου 4 του Ν. 1418/84 
και άρθρο 7 του Π.Δ. 609/85) για την κατασκευή του έρ¬ 
γου με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΟ 
Δ.Δ. ΒΑΜΒΑΚΟΠΟΥΛΟΥ [ΦΑΣΗ 2002]» Δήμου θερίσου, 
προϋπολογισμού 23.315 €, σύμφωνα με την 38/2002 με¬ 
λέτη της Τ.Υ.Δ.Κ. Δ/νσης Περιφέρειας Ν. Χανιών. 

Δαπάνη δημοπρατούμενων εργασιών: 27.5111,70 € 

Υπάρχουσα πίστωση για το έτος 2002 από Ι.Π.: 

22 . 010,00 € 

Η δημοπρασία θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις: 

1. Του Ν. 1418/84 «Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συνα¬ 
φών θεμάτων», (ΦΕΚ23Α/29.2.1984), όπως τροποποιήθη¬ 
κε και συμπληρώθηκε με: 

τον Ν. 2229/94, «Τροποποίηση και συμπλήρωση του Ν. 
1418/84 και άλλες διατάξεις», (ΦΕΚ 138Α/31.8.1994)και 

τον Ν. 2940/01, «Αναπτυξιακά, φορολογικά και θεσμικά 
κίνητρα για ης επιχειρήσεις του κατασκευαστικού τομέα 
και άλλες διατάξεις», (ΦΕΚ 180Α/6.8.2001). 

Σχετικές οι Ε22/Δ17α/03/45/ΦΝ430/3.8.2001 και 
Ε32/Δ17α/09/61 /ΦΝ 430/14-11-2001 του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 


2. Του Ν. 2576/98 «Βελτίωση των διαδικασιών για την 
ανάθεση της κατασκευής των δημοσίων έργων και άλλες 
διατάξεις», (ΦΕΚ 25Α/9.2.1998), και ειδικότερα του άρ¬ 
θρου 2 και των παρακάτω σχετικών σε εκτέλεση του εκ- 
δοθέντων Αποφάσεων και εγκυκλίων της Γ.Γ.Δ.Ε. του 
Υπ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθη¬ 
καν. 

3. Του Ν. 2741/99 «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, 
άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου 
Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 199Α/28.9.1999). 

4. Του ΠΔ 609/85 (ΦΕΚ 223 Α/31.12.1985). 

5. Του ΠΔ 472/85 (ΦΕΚ 168Α/2.10.1985) όπως συμπλη¬ 
ρώθηκε και τροποποιήθηκε με το ΠΔ 368/94 «Τροποποίη¬ 
ση και συμπλήρωση του π.δ. 472/1985 και του π.δ. 
609/85», (ΦΕΚ 201Α/2.12.1994), ανήκει στην 
Ε48/Δ17α/01 /72/ΦΝ3$2/6.12.1994. 

6 Του Π.Δ. 218/99 «Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 
609/85», (ΦΕΚ 187Α/16.9.1999). 

7. Της ΕΔ2α/01/27/ΦΝ294/18.3.1985, «Μητρώα επιχει¬ 
ρήσεων κατασκευής δημόσιων έργων (ΜΕΕΠ ΜΕΚ κ.λπ.) 
και άλλες ρυθμίσεις για τις εργοληπτικές επιχειρήσεις» 
(ΦΕΚ 170Β/29.3.1985), όπως ισχύει μετά τις αποφάσεις 
του Υπ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Δ17α/01/40/ΦΝ 294/4-4-90 (ΦΕΚ 
264Β), Δ17α/07/33/ΦΝ294/6-4-1994 (ΦΕΚ 293Β/2-4-94), 
Δ17α/03/74/ΦΝ3 2/16-12-1994 (ΦΕΚ 953Β/22-12-1994, 
ανήκει στην Ε51/Δ17α/05/77/ ΦΝ312/23-12-1194 και ισχύ¬ 
ει μετά την από 31 η Μάίου 1994). 

Ως προς τα αποφαινόμενα όργανα ισχύουν οι διατά- 
ξεις: 

α). Του Π.Δ. 28/80 «Περί εκτελέσεως έργων και προμη¬ 
θειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως. 

β). Του Π.Δ. 171/87 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνω- 
μοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που 
εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκη¬ 
σης (ΟΤΑ) και άλλες σχετικές ρυθμίσεις», (ΦΕΚ 
84Α/2.6.87). 

γ). Του Π.Δ, 410/95 «περίΔημοτικού και Κοινοτικού Κώ¬ 
δικα». (ΦΕΚ231Α/14-11-1995). 

Η δημοπρασία θα γίνει στις πέντε (5) του μηνάς Ιουνίου 
έτους 2002, ημέρα Τετάρτη ώρα 11.00 π.μ. (λήψη επίδο¬ 
σης προσφορών) στα γραφεία τον Δήμου ΘΕΡΙΣΟΥ ενώ¬ 
πιον της αρμόδιας επιτροπής. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ Α’ τάξης και άνω για έρ¬ 
γα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ή κοινοπραξίες αυτών που καλύπτουν την 
παραπάνω κατηγορία, έργου και τάξης. 

Επίσης μπορούν να λάβουν μέρος και επιχειρήσεις εγ¬ 
γεγραμμένες στα Νομαρχιακά Μητρώα που έχουν τη δυ¬ 
νατότητα σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις να λάβουν 
μέρος σε διαγωνισμούς αντίστοιχης κατηγορίας έργων 
μέχρι ποσού προϋπολογισμού 58.500 Ευρώ. 

Πάντως λαμβάνονται υπ’ όψη τα κατώτατα όρια που 
ισχύουν για τις επιχειρήσεις από Δ ως Ζ τάξη που έχουν 
έδρα εντός ή εκτός Νομού Χανίων σύμφωνα με το άρθρο 
2 της ΕΔ 2Α/01/27/ΦΝ 294/18-03- 1985 απόφασης όπως 
εκάστοτε τροποποιείται. 

Η εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία ορίζεται σε 2% 
της δαπάνης των δημοπρατούμενων εργασιών δηλ. σε τε¬ 
τρακόσια εξήντα επτά (467 €) και θα απευθύνεται στο 
Δήμο ΘΕΡΙΣΟΥ. 

Φορέας κατασκευήςτου έργου είναι ο Δήμος ΘΕΡΙΣΟΥ. 

Το έργο χρηματοδοτείται από Ι.Π.ΟΤΑ. 




2644 


ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στα γραφεία 
της Τ.Υ.Δ.Κ. ή στο Δήμο ΘΕΡΙΣΟΥ κατά τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες. 

Ο Δήμαρχος 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΝΑΡΑΣ 

-♦- 

( 8 ) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ 
Αριθ. Πρωτ. 6844 

Ο Δήμαρχος Αριδαίας Ν. Πέλλας, γνωστοποιεί ότι στις 
5 Ιουνίου 2002 ημέρα Τετάρτη και στο Δημοτικό Κατά¬ 
στημα (ΠλατείαΑγγ. Γάτσου) θα γίνει Δημοπρασία γιατην 
ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Αναπλάσεις 
Δήμου Αριδαίας (Β' φάση)» προϋπολογισμού δημοπρα- 
τουμένων εργασιών 216.490 € με τον Φ.Π.Α. 

Η υποβολή της προσφοράς θα γίνει με το σύστημα προ¬ 
σφοράς με ελεύθερη συμπλήρωση τιμολογίου που θα χο¬ 
ρηγηθεί από την υπηρεσία. 

Το έργο αφορά τις αναπλάσεις οδών σε Δημοτικά Δια¬ 
μερίσματα. 

Ώρα λήξης αποδοχής προσφορών ορίζεται η 11.00. 

Στη δημοπρασία θα γίνουν δεκτές εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων που 
είναι γραμμένες σιο Μ.Ε.Ε.Π. αναλόγου τάξης για έργα 

α) ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Β'ΤΑΒΗΣ 

β) ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑΑ'ΤΑΞΗΣ 

Κατά τη δημοπρασία οι εργοληπτικές επιχειρήσεις θα 
καταθέσουν υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 
1599/86 για το ανεκτέλεστο τμήμα των εργολαβιών τους, 
την έδρα της επιχείρησης και αποδεικτικό ενημερότητας 
για χρέη προς το Δημόσιο. 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 4.330,00 € και θα 
απευθύνεται χρος τον Δήμο Αριδαίας. 

Η προθεσμία περαίωοης του έργου ορίζεται σε τρεις (3) 
μήνες. 

Η ανάδειξη του μειοδότη θα γίνει με την κατηγορία έρ¬ 
γων ΟΔΟΠΟΙΙΑ. 

Η δαπάνη για την κατασκευή του έργου θα καλυφθεί 
από χρηματοδότηση του Ε.Π.Τ.Α. 

Πληροφορίες δίνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες από τον Δήμο (τηλ. 0384-25403) και την Τ.Υ.Δ.Κ. Ν. 
Πέλλας (τηλ. 0381-23484). 

Αριδαία, 15 Μάΐου 2002 
Ο Δήμαρχος 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

-♦- 

(9) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ Τ.Υ.Δ.Κ. 

Ο Δήμαρχος ΘΕΡΙΣΟΥ κηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό 
διαγωνισμό με το σύστημα προσφοράς επί μέρους ποσο¬ 
στών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών, σε συμπληρωμένο τι¬ 
μολόγιο ομαδοποιημένων τιμών της Υπηρεσίας, με έλεγ¬ 
χο ομαλότητας των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης (πε¬ 


ρίπτωση β, παράγραφος 4 του άρθρου 4 του Ν. 1418/84 
και άρθρο 7 του Π.Δ. 609/85) για την κατασκευή του έρ¬ 
γου με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΟ 
Δ.Δ. ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΝ [ΦΑΣΗ 2002]» Δήμου θερίσου, προϋ¬ 
πολογισμού 66.838 €, σύμφωνα με την 39/2002 μελέτη 
της Τ.Υ.Δ.Κ. Δ/νσης Περιφέρειας Ν. Χανιών. 

Δαπάνη δημοπρατούμενων εργασιών: 78.868,84 € 

Υπάρχουσα πίστωση για το έτος 2002 από Ι.Π.: 
63.095,00 € 

Η δημοπρασία θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις: 

1. Του Ν. 1418/84 «Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συνα- 
φώνθεμάτων», (ΦΕΚ23Α/29.2.1984), όπωςτροποποιήθη- 
κε και συμπληρώθηκε με: 

• τον Ν. 2229/94, «Τροποποίηση και συμπλήρωση του 
Ν. 1418/84 και άλλες διατάξεις», (ΦΕΚ 138Α/31.8.1994) 
και 

• τον Ν. 2940/01, «Αναπτυξιακά, φορολογικά και θεσμι¬ 
κά κίνητρα για ης επιχειρήσεις του κατασκευαστικού το¬ 
μέα και άλλες διατάξεις», (ΦΕΚ 180Α/6.8.2001). 

Σχετικές οι Ε22/Δ17α/03/45/ΦΝ430/3.8.2001 και 
Ε32/Δ17α/09/61 /ΦΝ 430/14-11-2001 του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 

2. Του «Ν. 2576/98 «Βελτίωση των διαδικασιών για την 
ανάθεση της κατασκευής των δημοσίων έργων και άλλες 
διατάξεις», (ΦΕΚ 25Α/9.2.1998), και ειδικότερα του άρ¬ 
θρου 2 και των παρακάτω σχετικών σε εκτέλεση των εκ- 
δοθέντων Αποφάσεων και εγκυκλίων της Γ.Γ.Δ.Ε. του 
Υπ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθη¬ 
καν. 

3. Του Ν. 2741/99 «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, 
άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου 
Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 199Α/28.9.1999). 

4. Του ΠΔ 609/85 (ΦΕΚ 223 Α/31.12.1985). 

5. Του ΠΔ 472/85 (ΦΕΚ 168Α/2.10.1985) όπως συμπλη¬ 
ρώθηκε και τροποποιήθηκε με το ΠΔ 368/94 «Τροποποίη¬ 
ση και συμπλήρωση του π.δ. 472/1985 και του π.δ. 
609/85», (ΦΕΚ 201 Α/2.12.1994), ανήκει στην 
Ε48/Δ17α/01 /72/ΦΝ 382/6.12.1994. 

6. Του Π.Δ. 218/99 «Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 
609/85», (ΦΕΚ 187Α/16.9.1999). 

7. Της ΕΔ2α/01/27/ΦΝ294/18.3.1985, «Μητρώα επιχει¬ 
ρήσεων κατασκευής δημόσιων έργων (ΜΕΕΠ ΜΕΚ κ.λπ.) 
και άλλες ρυθμίσεις για τις εργοληπτικές επιχειρήσεις» 
(ΦΕΚ 170Β/29.3.1985), όπως ισχύει μετά τις αποφάσεις 
του Υπ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Δ17α/01/40/ΦΝ 294/4-4-90 (ΦΕΚ 
264Β), Δ17α/07/33/ΦΝ294/6-4-1994 (ΦΕΚ 293Β/2-4-94), 
Δ17α/03/74/ΦΝ3 2/16-12-1994 (ΦΕΚ 953Β/22-12-1994, 
ανήκει στην Ε51/Δ17α/05/77/ ΦΝ 312/23-12-1194 και 
ισχύει μετά την από 31η Μάΐου 1994). 

Ως προς τα αποφαινόμενα όργανα ισχύουν οι διατά¬ 
ξεις: 

α) Του Π.Δ. 28/80 «Περί εκτελέσεως έργων και προμη¬ 
θειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως». 

β) Του Π.Δ. 171/87 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνω- 
μοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που 
εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκη¬ 
σης (ΟΤΑ) και άλλες σχετικές ρυθμίσεις», (ΦΕΚ 
84Α/2.6.87). 

γ) Του Π.Δ. 410/95 «περί Δημοτικού και Κοινοτικού Κώ¬ 
δικα», (ΦΕΚ231Α/14-11-1995). 

Η δημοπρασία θα γίνει στις δώδεκα (12) του μηνός Ιου¬ 
νίου έτους 2002, ημέρα Τετάρτη ώρα 11.00 π. μ. (λήψη επί¬ 
δοσης προσφορών) στα γραφεία τον Δήμου ΘΕΡΙΣΟΥ 
ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής. 
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Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ Β'τάξης και άνω για 
έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ή κοινοπραξίες αυτών που καλύπτουν 
την παραπάνω κατηγορία, έργου και τάξης. 

Πάντως λαμβάνονται υπ’ όψη τα κατώτατα όρια που 
ισχύουν για τις επιχειρήσεις από Δ ως Ζ τάξη που έχουν 
έδρα εντός ή εκτός Νομού Χανίων σύμφωνα με το άρθρο 
2 της ΕΔ 2Α/01/27/ΦΝ 294/18-03-1985 απόφασης όπως 
εκάστοτε τροποποιείται. 

Η εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία ορίζεται σε 2% 
της δαπάνης των δημοπρατούμενων εργασιών δηλ. σε χί¬ 
λια τριακόσια τριάντα επτά (1.337 €) και θα απευθύνεται 
στο Δήμο ΘΕΡΙΣΟΥ. 

Φορέας κατασκευήςτου έργου είναι ο Δήμος ΘΕΡΙΣΟΥ. 

Το έργο χρηματοδοτείται από Ι.Π.ΟΤΑ. 

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στα γραφεία 
της Τ.Υ.Δ.Κ. ή στο Δήμο ΘΕΡΙΣΟΥ κατά τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες. 

Ο Δήμαρχος 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΝΑΡΑΣ 

-♦- 

( 10 ) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Αριθ. Πρωτ. 2596 
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχιακής Αυτοδι¬ 
οίκησης Θεσπρωτίας προκηρύσσει Δημόσιο Μειοδοτικό 
Διαγωνισμό με το σύστημα «προσφοράς με επιμέρους 
ποσοστά έκπτωσης» σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 
1418/84, του Π.Δ. 609/85, του Ν. 2229/94 του Ν. 2576/98 
(χρήση δύο δεκαδικών ψηφίων), του Π.Δ. 218/99, του Ν. 
2741/99 και του Ν. 2940/01 (με ιδιαίτερη μνεία στο άρθρο 
5 παρ. 1) για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευήςτου έρ¬ 
γου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ 
ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΑΓΙΑΔΑΣ» Προϋπολογισμού: 230.000 € μαζί 
με το ΦΠΑ. 

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Ο.Λ. ΗΓ. 
Α.Ε. 

Η Δημοπρασία θα γίνει στις 12 Ιουνίου 2002 ημέρα Τε¬ 
τάρτη και ώρα 11η (λήξη παράδοσης προσφορών) στα 
γραφεία της Δ.Τ.Υ.Ν.Α. Θεσπρωτίας στην Ηγουμενίτσα, 
Διοικητήριο 3ος όροφος. 

Στην Δημοπρασία γίνονται δεκτές Κοινοπραξίες εργο¬ 
ληπτικών επιχειρήσεων γραμμένες στα ΜΕΕΠ με πτυχία 
Α2 τάξης και άνω για έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ καιΑΙ τάξης και 
άνω για έργα Η/Μ με ισχύοντα τα κατώτατα όρια του Ν. 
2940/2001 ή οι αυτοδίκαια ενταγμένες προσωρινά στο 
ΜΕΕΠ Κοινοπραξίες επιχειρήσεων των πρώην εργολη¬ 
πτών δημοσίων έργων Β' τάξης και άνω για έργα ΟΙΚΟ¬ 
ΔΟΜΙΚΑ και Α' τάξης και άνω για έργα Η/Μ, με ισχύοντα 
τα κατώτατα όρια της Δ17α/03/74/ΦΝ 312/16.12.94 
Υπουργικής απόφασης. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της με¬ 
λέτης, να πάρουν πληροφορίες για τα σχετικά της Δημο¬ 
πρασίας και να παραλάβουν τεύχος μελέτης και αριθμη- 
μένο τεύχος για την συμπλήρωση της προσφοράς στα 
γραφεία της Δ.Τ.Υ.Ν.Α.Θ. -Διοικητήριο- Ηγουμενίτσα τις 
εργάσιμες μέρες και ώρες. 

Πληροφορίες ΑΝΝΑ ΔΗΜΑ (Τηλέφωνο επικοινωνίας 
06650-24400 ή 22475). 


Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό καθορίζεται το 
ποσό των #4.000# € (2% του Προϋπολογισμού) και θα 
απευθύνεται προς τη Δ.Τ.Υ.Ν.Α. Θεσπρωτίας. 

Ηγουμενίτσα, 9 Μάίου 2002 

Ο Νομάρχης 
ΝΙΚΟΣ ΤΣΩΝΗΣ 

-♦- 

( 11 ) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤ/ΣΗ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΟΙΝΟΗΣ 
Αριθ. Πρωτ. 268 

Ο Πρόεδρος Κοινότητας Οινόης: 

1. Προκηρύσσει διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφο¬ 
ρές για την Εκτέλεση του έργου: Αντικατάσταση σωλή¬ 
νων ύδρευσης εντός σχεδίου, με ανοικτή διαδικασία και 
κατά το σύστημα ενιαίου ποσοστού έκπτωσης. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός με Φ.Π.Α. 23.477,82 ευ¬ 
ρώ. Ο προϋπολογισμός δαπάνης των εργασιών που δη- 
μοπρατούνται είναι 19.896,29 ευρώ εκ των οποίων τα 
2.642,19 ευρώ είναι απρόβλεπτα. 

2. Ο διαγωνισμός θα γίνει την Τετάρτη 5 Ιουνίου 2002 
στο Κοινοτικό κατάστημα με ώρα έναρξης παραλαβής 
των προσφορών την 10 π.μ. και ώρα λήξης την 11 π.μ. 

3. Η παραλαβή τευχών δημοπράτησης θα είναι δυνατή 
μέχρι και την Παρασκευή 31 Μάίου 2002. 

4. Στην δημοπρασία γίνονται δεκτές για υποβολή προ¬ 
σφοράς εργοληπτικές επιχειρήσεις (ατομικές ή εταιρι¬ 
κές) εγγεγραμμένες στα ΜΕΕΠ Α’ τάξεως και άνω για έρ¬ 
γα κατηγορίας υδραυλικά. 

5. Σαν μέγιστος χρόνος κατασκευήςτου όλου έργου κα¬ 
θορίζεται ο χρόνος των τριών (3) μηνών. 

6. Η εγγύηση για την συμμετοχή στη δημοπρασία ορί¬ 
ζεται σε 397,93 ευρώ (2% επί του δημοπρατούμενου πο¬ 
σού) πρέπει να απευθύνεται προς την Κοινότητα Οινόης 
και να βεβαιώνεται με την προσκόμμιση ισόποσου γραμ¬ 
ματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγ¬ 
γυητικής επιστολής αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του 
ΤΣΜΕΔΕ συνταγμένη σύμφωνα με τον τύπο που ισχύει 
στο Δημόσιο. Οι ως άνω εγγυητικές επιτρέπεται να έχουν 
προθεσμία ισχύος που όμως δεν θα είναι λιγότερη των 90 
ημερολογιακών ημερών. 

Ο Πρόεδρος 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΠΠΑΣ 
-♦- 

( 12 ) 

ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ 
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΛΙΚΟΥ 
Αριθ. Πρωτ. 2746 

Ο Δήμαρχος Γαλλικού Κιλκίς προκηρύσσει δημόσιο μει¬ 
οδοτικό διαγωνισμό με το σύστημα του ενιαίου ποσοστού 
έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες για την εκτέλεση του έρ¬ 
γου «Ασφαλτοστρώσεις στα Δ.Δ. του Δήμου» προϋπολο¬ 
γισμού δαπάνης 179.016€ (Δαπάνη έργου 151.708,47 € 
και Φ.Π.Α. 27.307,53 €), βάσει του προϋπολογισμού υπ’ 
αριθμ. 30/2002 μελέτης. 

Η δαπάνη για την εκτέλεση του έργου θα καλυφθεί από 
έσοδα του προγράμματος Ε.Π.Τ.Α. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί εργολάβοι ΑΕ, εργολη¬ 
πτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένοι στο ΜΕΕΠ αναλόγου 
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τάξεως για έργα οδοποιίας Α2 τάξης κάτοχοι παλαιών ερ¬ 
γοληπτικών πτυχίων ΔΕ. που κατατάσσονται αυτοδικαίως 
στις αντίστοιχες κατηγορίες καιτάξειςτου ΜΕΕΠ. 

Ως εγγύηση για συμμετοχή στον διαγωνισμό ορίζεται 
το ποσό των 3.580,32 € (2% επί του δημοπρατούμενου 
ποσού) και βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου 
γραμμάτιου του Τ. Π. & Δανείων ή εγγυητικής επιστολής 
ανεγνωρισμένης Τραπέζης ή του ΤΣΜΕΔΕ και θα απευ¬ 
θύνεται στον Δήμο Γαλλικού. 

Για να γίνει δεκτός στον διαγωνισμό ο ενδιαφερόμενος 
θα πρέπει μεταξύ των άλλων δικαιολογητικών να καταθέ¬ 
σει και υπεύθυνη δήλωση με τις εργολαβίες που έχει εκτε- 
λέσει, καθώς και βεβαιώσεις του άρθρου 1 παρ. 6 και 4 
παρ. 14τουΝ. 2229/94. 

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 29 Μάίου 2002 ημέρα 
Τετάρτη και ώρα 11.00 (ώρα λήξης προσφορών), ενώπιον 
αρμόδιας επιτροπής και στο Δημαρχείο του Δήμου Γαλ- 
λικού (έδρα Καμπάνη). 

Οι δαπάνες δημοσιεύσεως της περιλήψεως, τα κηρύ¬ 
κεια και τα λοιπά έξοδα του διαγωνισμού και τυχόν επα¬ 
ναληπτικού βαρύνουν τον ανάδοχο του έργου, ο οποίος 
κατά την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού, θα πρέ¬ 
πει να προσκομίσει και τις σχετικές αποδείξεις πληρωμής 
των δαπανών αυτών. 

Γιατις διαδικασίες διενέργειας του διαγωνισμού, εγκρί- 
σεως των πρακτικών αυτού, υπογραφής του σχετικού 
συμφωνητικού κ.λπ. εφαρμόζονται οι διατάξεις του Π.Δ. 
609/87, του Ν. 1418/84 του Π.Δ. 171/84 του Π.Δ. 171/87, 
του Ν. 2576/98 και του Π.Δ. 218/99. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να επικοινωνήσουν με τον Δήμο Γ αλλικού (Τ.Φ. 
0341/42082) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Καμπάνη, 10 Μάίου 2002 

Ο Δήμαρχος 
ΑΘΑΝ. ΡΩΣΣΟΠΟΥΛΟΣ 

-Φ- 

(13) 

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΠΙΕΩΝ 
Αριθ. Πρωτ. 1738 

Ο Δήμαρχος Θεσπιέων προκηρύσσει μειοδοτικό δημό¬ 
σιο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με το σύ¬ 
στημα ενιαίου ποσοστού έκπτωσης για την εκτέλεση του 
έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΑΡΧΕΙ¬ 
ΟΥ»». 

Η ανάδειξη του μειοδότη θα γίνει με την εφαρμογή του 
μαθηματικού τύπου Ρ για έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ. 

Ο προϋπολογισμός της δαπάνης των εργασιών που δη- 
μοπρατούνται ανέρχεται σε 21.000 € χωρίς το Φ. Π. Α. 18% 
και σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 89/2002 μελέτη της ΤΥΔΚ 
Ν. Βοιωτίας. 

Υπάρχουσα πίστωση 4.402 € από πιστώσεις Υπουργεί¬ 
ου Εσωτερικών. 

Η Δημοπρασία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα του 
Δήμου Θεσπιέων. 

Την 5η του μηνός Ιουνίου του έτους 2002 ημέρα Τετάρ¬ 
τη και από ώρα 10-11 και σε περίπτωση που η δημοπρα¬ 
σία καταστεί άγονη επαναλαμβάνεται την επόμενη Τε¬ 
τάρτη την 12η Ιουνίου 2002 την ίδια ώρα και στον ίδιο χώ- 
ρο - 

Δεκτοί στη δημοπρασία γίνονται Εργολάβοι ή Εργολη¬ 
πτικές Επιχειρήσεις που έχουν πτυχίο Α' τάξεως και άνω 


για έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και εφαρμόζονται οι διατάξεις του 
Ν. 2940/2001. 

Η εγγύηση συμμετοχής στην δημοπρασία ορίζεται σε 
ποσοστό 2% επί του ύψους του προϋπολογισμού του έρ¬ 
γου (δηλαδή 21.000 €) και κατατίθεται με γραμμάτιο του 
Ταμείου Παρ/κών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή ανα¬ 
γνωρισμένης τράπεζας ή του ΤΣΜΕΔΕ, που θ α συντάσ- 
σεται σύμφωνα με το τύπο που ισχύει για το Δημόσιο. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν έντυπα 
προσφοράς και τεύχη μελέτης από το Δήμο Θεσπιέων κα¬ 
τά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και μέχρι δύο μέρες 
πριν την ημερομηνία διεξαγωγής της δημοπρασίας. 

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στο γραφείο 
του Δήμου Θεσπιέων τηλ. 0262-65225, 65440 ή το ίαχ 
0262-65879 και στην ΤΥΔΚ Ν. Βοιωτίας. 

Θεσπιές, 10 Μάίου 2002 

Ο Δήμαρχος 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕΛΩΝΗΣ 
-Φ- 

(14) 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 
Αριθ. Πρωτ. 4011 

Ο Δήμαρχος Ωραιοκάστρου Νομού Θεσσαλονίκης προ¬ 
κηρύσσει ανοιχτή δημοπρασία, με σφραγισμένες προ¬ 
σφορές με το σύστημα του ενιαίου ποσοστού έκπτωσης 
επί του τιμολογίου και του προϋπολογισμού, για την εκτέ¬ 
λεση του έργου "Ασφαλτόστρωση οδού Κομνηνών" (αριθ. 
μελ. 63/2002). 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός του δημοπρατούμενου 
έργου ανέρχεται σε 45.300 +8.154 ΦΠΑ = 53.454 ευρώ. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Δημοτικό κατάστημα, την 
Τετάρτη 29 Μαίου 2002, 10 π.μ. -11 π.μ. (ώρα λήξης πα¬ 
ραλαβής προσφορών η 11η π.μ.). Στο διαγωνισμό γίνο¬ 
νται δεκτές Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων, 
εγγεγραμμένες στα ΜΕΕΠ Α’ τάξης ή ΑΊ (σύμφωνα με Ν. 
2940/6.8.2001) και άνω για έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ή επιχειρή¬ 
σεις εγγεγραμμένες στα Νομαρχιακά Μητρώα αντίστοι¬ 
χης κατηγορίας. 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 1.070 ευρώ και βε¬ 
βαιώνεται με την προσκόμιση ίσου ποσού γραμματίου 
του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική 
επιστολή ανεγνωρισμένης Τράπεζας ή του ΤΣΜΕΔΕ, που 
θα έχει συνταχθεί σύμφωνα με τους ισχύοντες τύπους για 
το δημόσιο. Λεπτομέρειες των όρων διακήρυξης βρίσκο¬ 
νται στα γραφεία του Δήμου και της ΤΥΔΚ Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης από τις οποίες οι ενδιαφερό¬ 
μενοι μπορούν να ενημερώνονται τις εργάσιμες μέρες και 
ώρες. 

Ωραιόκαστρο, 10 Μάίου 2002 

Ο Δήμαρχος 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΤΟΣ 

-Φ- 

(15) 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Προκήρ. Αριθ. 994 

Η Πρυτανεία του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ¬ 
σαλονίκης προκηρύσσει τακτικό δημόσιο μειοδοτικό δια- 
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γωνισμό, ανοικτής διαδικασίας, με κριτήριο κατακύρω- 
σης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προ¬ 
σφορά, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει τη 
φύλαξη των κτιρίων, εγκαταστάσεων και εξωτερικών χώ¬ 
ρων του Α.Π.Θ. για 2 έτη. 

Προϋπολογισμός για ένα έτος: 3.654.126,24 € (συμπε¬ 
ριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α.) από τον Τακτικό Προϋ¬ 
πολογισμό. 

Υποβολή προσφορών μέχρι 9-7-2002 στο Τμήμα Προ¬ 
μηθειών του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (3ος όρο¬ 
φος κτιρίου Διοικήσεως, Πανεπιστημιούπολη Θεσσα¬ 
λονίκης τηλ. 0310 99-69-07 και 0310 99-6871), 

Η αποσφράγιση του κυρίως φακέλου και του φακέλου 
της Τεχνικής Προσφοράς θα γίνει στις 9-7-2002 ημέρα 
Τρίτη και ώρα 12.30 μ.μ. δημόσια ενώπιον αρμόδιας Επι¬ 
τροπής στο Τμήμα Προμηθειώντου Α.Π.Θ. 

Τιμή τεύχους διακήρυξης: 15€. 

Θεσσαλονίκη, 15 Μαΐου 2002 
Ο Πρύτανης 

ΜΙΧΑΛΗΣΑΓ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

(16) 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Προκήρ. Αριθ. 993 

Η Πρυτανεία του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσα¬ 
λονίκης προκηρύσσει τακτικό δημόσιο μειοδοτικό διαγω¬ 
νισμό, ανοικτής διαδικασίας, με κριτήριο κατακύρωσης 
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφο¬ 
ρά, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την κα¬ 
θαριότητα των ζωοστασίων και νοσηλευτηρίων ζώων του 
Τμήματος Κτηνιατρικής του Α.Π.Θ. για 2 έτη. 

Προϋπολογισμός για ένα έτος: 931.910,52 € (συμπερι¬ 
λαμβανομένου και του Φ.Π.Α.) από τον Τακτικό Προϋπο¬ 
λογισμό. 

Υποβολή προσφορών μέχρι 9-7-2002 στο Τμήμα Προ¬ 
μηθειών του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (3ος όρο¬ 
φος κτιρίου Διοικήσεως, Πανεπιστημιούπολη Θεσσα¬ 
λονίκης τηλ. 0310 99-69-07 και 0310 99-6871). 

Η αποσφράγιση του κυρίως φακέλου και του φακέλου 
της Τεχνικής Προσφοράς θα γίνει στις 9-7-2002 ημέρα 
Τρίτη και ώρα 11.30 π.μ. δημόσια ενώπιον αρμόδιας Επι¬ 
τροπής στο Τμήμα Προμηθειώντου Α.Π.Θ. 

Τιμή τεύχους διακήρυξης: 15€ 

Θεσσαλονίκη, 15 Μαΐου 2002 
Ο Πρύτανης 

ΜΙΧΑΛΗΣΑΓ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

(17) 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 

Αρ. Πρωτ. 4010 

Ο Δήμαρχος Ωραιοκάστρου νομού Θεσσαλονίκης προ¬ 
κηρύσσει ανοιχτή δημοπρασία, με σφραγισμένες προ¬ 
σφορές με το σύστημα των επί μέρους ποσοστών εκπτώ¬ 
σεων κατά ομάδες τιμών σε ακέραιες τιμές επί του τιμο¬ 
λογίου και του προϋπολογισμού, για την εκτέλεση του 
έργου "Επισκευή φθορών παλαιού ασφαλτικού οδοστρώ¬ 
ματος οδού Αεροδρομίου" (αριθ. μελ. 45/2002). 


Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός του δημοπρατούμενου 
έργου ανέρχεται σε 21.300 + 3.834 ΦΠΑ = 25.134 ευρώ. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Δημοτικό κατάστημα, την 
Τετάρτη 29 Μαΐου 2002, 10 π.μ. -11 π.μ. (ώρα λήξης πα¬ 
ραλαβής προσφορών η 11η π.μ.). Στο διαγωνισμό γίνο¬ 
νται δεκτές Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων, 
εγγεγραμμένες στα ΜΕΕΠ Α’ τάξης ή Α1 (σύμφωνα με Ν. 
2940/6.8.2001) και άνω για έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ή επιχειρή¬ 
σεις εγγεγραμμένες στα Νομαρχιακά Μητρώα αντίστοι¬ 
χης κατηγορίας. 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 426 ευρώ και βεβαι¬ 
ώνεται με την προσκόμιση ίσου ποσού γραμματίου του 
Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επι¬ 
στολή ανεγνωρισμένης Τράπεζας ή του ΤΣΜΕΔΕ, που θα 
έχει συνταχθεί σύμφωνα με τους ισχύοντες τύπους για το 
δημόσιο. 

Λεπτομέρειες των όρων διακήρυξης βρίσκονται στα 
γραφεία του Δήμου και της ΤΥΔΚ Περιφερειακής Διεύ¬ 
θυνσης Θεσσαλονίκης από τις οποίες οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να ενημερώνονται τις εργάσιμες μέρες και 
ώρες. 

Ωραιόκαστρο, 9 Μαΐου 2002 
Ο Δήμαρχος 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Μ ΠΑΤΟΣ 

-♦- 

(18) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΙΤΑΝΟΥ 
Αριθ. Πρωτ. 1616 

Ο Δήμαρχος του Δήμου ΙΤΑΝΟΥ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ διακη¬ 
ρύσσει ανοικτή δημοπρασία για την ανάδειξη Εργοληπτι¬ 
κής Επιχείρησης για την κατασκευή του έργου : Αποκα¬ 
ταστάσεις ζημιών δημοτικού δικτύου(τεχνικά-αντιπλημ- 
μυρικά) 

Πρ/σμού : 300.000 € (Χωρίς ΦΠΑ 18 %) κατηγορίας ερ¬ 
γασιών οδοποιίας. 

Η Δημοπρασία θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατά¬ 
ξεις της παρ. 4β του άρθρου 4 του Ν. 1418/84 με το σύ¬ 
στημα προσφοράς "επί μέρους ποσοστά έκπτωσης σε συ¬ 
μπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών της υπη¬ 
ρεσίας, μεέλεχγο ομαλότητας των επί μέρους ποσοστών 
έκπτωσης" όπως αυτός τροποποιήθηκε και συμπληρώθη¬ 
κε με τον Ν. 2229/94, τον Ν. 2576/98 και τον Ν. 2940/01 κα¬ 
θώς και τις διατάξεις του Π.Δ. 171/87 και του άρθου 7 του 
Π.Δ. 609/85. 

Η Δημοπρασία θα γίνει στα γραφεία του Δήμου ΙΤΑΝΟΥ 
Λασιθίου στις 29-5-2002 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11 π.μ. 
(που θα είναι η ώρα λήξεως της παραλαβής προσφορών) 
με τις διαδικασίες που προβλέπονται στο άρθρο 17 του 
Π.Δ. 609/85 περί κατασκευής Δημοσίων έργων και τις δια¬ 
τάξεις του άρθρου 5 παρ. 3 του Ν. 2940/01. 

Στην δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ Γτάξης και άνω για έρ¬ 
γα οδοποιίας, με τους περιορισμούς της με Δ. Π. Ε. Δ. 
2α/01/27/ΦΝ294 /εγκυκλίου/1985 της Δ/νσης Νομοθετι¬ 
κού Έργου της ΓΓΔΕ. 

Η εγγύηση συμμετοχής στην δημοπρασία ορίζεται σε 
ποσοστό 2% του πρ/σμού μελέτης του έργου, δηλαδή 
στο ποσό 6000 €, παρέχεται με εγγυητική επιστολή Τρα¬ 
πεζών που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή του ΤΣΜΕ¬ 
ΔΕ ή του Τ.Π.& Δ. ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο προβλέ- 
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πουν οι σχετικές διατάξεις, θα απευθύνεται προς τον Δή¬ 
μο ΙΤΑΝΟΥΛΑΣΙΘΙΟΥ. 

Περισσότερες πληροφορίες καθώς και τεύχη δημο- 
πράτησης θα παρέχονται από τα γραφεία της Τ.Υ.Δ. Κ.Λα- 
σιθίου τις εργάσιμες μέρες και ώρες .(τηλ 08410 22257). 

Παλαιόκαστρο, 10 Μαΐου 2002 
Ο Δήμαρχος 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤ. ΠΕΡΑΚΗΣ 
-Φ- 

(19) 

ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 
Αριθ. Πρωτ. 4175 

Ο Δήμαρχος Λευκάδας διακηρύσσει ότι: 

εκτίθεται σε επαναληπτικό ανοιχτό μειοδοτικό διαγωνι¬ 
σμό, με σφραγισμένες προσφορές ποσοστού έκπτωσης 
σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό η προμήθεια υγρών 
καυσίμων και ελαιολιπαντικών για το Δήμο για το έτος 
2002 ενδεικτικού προϋπολογισμού 90.547 Ευρώ με το 
Φ.Π.Α. σύμφωνα με το Π.Δ. 28/80 σε συνδυασμό με τις 
σχετικές διατάξειςτου Ν. 2503/97 και του Π.Δ. 410/95. 

Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημαρχείο στις 28 
Μαΐου 2002 ημέρα Τρίτη και με ώρα έναρξηςτην 12.30 και 
ώρα λήξης 13.00 το μεσημέρι ενώπιοντης επιτροπής που 
όρισε η Δ.Ε. με την αρ. 44/2002 απόφασή της. 

Η εγγύηση συμμετοχής ανέρχεται σε ποσοστό 2% επί 
της προϋπολογισθεισης αξίας (1.810,94 Ευρώ) και κατα¬ 
τίθεται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δα¬ 
νείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης από την Ελ¬ 
λάδα Τράπεζας. 

Πληροφορίες παρέχονται για το διαγωνισμό κατά τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Λογιστήριο του Δήμου 
Λευκάδας. (Τηλ. 23355). 

Λευκάδα, 10 Μαΐου 2002 

Ο Δήμαρχος 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΛΗΡΟΣ 
-Φ- 

( 20 ) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΙΤΑΝΟΥ 
Αριθ. Πρωτ. 1624 

Ο Δήμαρχος ΙΤΑΝΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ διακηρύσσει ανοικτή 
δημοπρασία για την ανάδειξη Εργοληπτικής Επιχείρησης 
για την κατασκευή του έργου : Έργα οδοποιίας Πρ/σμού: 
€ 105 000 χωρίς ΦΠΑ 18 %) κατηγορίας εργασιών οδο¬ 
ποιίας. 

Η Δημοπρασία θα διενεργηθεί σύμφωνα, με τις διατά¬ 
ξεις της παρ. 4β του άρθρου 4 του Ν. 1418/84 με το σύ¬ 
στημα προσφοράς "ενιαίο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραι¬ 
ες μονάδες" όπως αυτός τροποποιήθηκε και συμπληρώ¬ 
θηκε με τον Ν. 2229/94, τον Ν. 2576/98 καιτον Ν. 2940/01 
καθώς και τις διατάξειςτου Π.Δ. 171/87 και του άρθου 7 
του Π.Δ. 609/85. 

Η Δημοπρασία θα γίνει στα γραφεία του Δήμου ΙΤΑΝΟΥ 
Λασιθίου στις 5-6-2002 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11 πμ. 
(που θα είναι η ώρα λήξεως της παραλαβής προσφορών) 
με τις διαδικασίες που προβλέπονται στο άρθρο 17 του 


Π.Δ. 609/85 περί κατασκευής Δημοσίων έργων και τις δια¬ 
τάξεις του άρθρου 5 παρ. 3 του Ν. 2940/01. 

Στην δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ Β'τάξης και άνω για έρ¬ 
γα οδοποιίας, με τους περιορισμούς της με Δ. Π. Ε. Δ. 
2α/01/27/ΦΝ294 /εγκυκλίου/1985 της Δ/νσης Νομοθετι¬ 
κού Έργου της ΓΓΔΕ. 

Η εγγύηση συμμετοχής στην δημοπρασία ορίζεται σε 
ποσοστό 2% του πρ/σμού μελέτης του έργου, δηλαδή 
στο ποσό 2100 €, παρέχεται με εγγυητική επιστολή Τρα¬ 
πεζών που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή του ΤΣΜΕ- 
ΔΕ ή του Τ.Π.& Δ. ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο προβλέ¬ 
πουν οι σχετικές διατάξεις, θα απευθύνεται προς τον Δή¬ 
μο ΙΤΑΝΟΥΛΑΣΙΘΙΟΥ 

Περισσότερες πληροφορίες καθώς και τεύχη δημο- 
πράτησης θα παρέχονται από τα γραφεία της Τ.Υ.Δ. Κ. Λα¬ 
σιθίου τις εργάσιμες μέρες και ώρες .(τηλ08410 22257). 

Παλαιόκαστρο, 10 Μαΐου 2002 
Ο Δήμαρχος 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤ. ΠΕΡΑΚΗΣ 
-Φ- 

( 21 ) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ 
Αριθ. Πρωτ. 6092 

Στις 5 του μηνάς Ιουνίου του έτους 2002, ημέρα της 
εβδομάδας Τετάρτη και ώρα από 10.00 μέχρι 11.00 (λήξη 
επίδοσης προσφορών) στο Δημοτικό κατάστημα του Δή¬ 
μου Σικυωνίων και ενώπιον της Δημαρχιακής Επιτροπής 
θα διεξαχθεί διαγωνισμός με ενσφράγιστες προσφορές 
σύμφωνα με το Ν. 1418/84 όπως έχει τροποποιηθεί και 
ισχύει σήμερα, με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης για κά¬ 
θε ομάδα τιμών (τα επιμέρους ποσοστά έκπτωσης για κά¬ 
θε ομάδα τιμών της προσφοράς θα είναι σε ακέραιες μο¬ 
νάδες επί τοις εκατό) και έλεγχο ομαλότητας (άρθρο 7 
του Π.Δ. 609/85) για την εκτέλεση του έργου: "Δημοτική 
Οδοποιία (Ασφαλτόστρωση δημοτικών οδών Δ.Δ. Μουλ¬ 
κιού)", με αρ. μελέτης 8/2002 της Τ Υ. του Δήμου Σικυω¬ 
νίων. 

Σε περίπτωση που με την εφαρμογή της διαδικασίας 
του Ν.2576/98 προκύψουν περισσότερες της μιας μειο- 
δότριες επιχειρήσεις με ίσες προσφορές, ο ανάδοχος θα 
αναδειχθεί με κλήρωση μεταξύ των επιχειρήσεων αυτών. 

Το έργο χρηματοδοτείται από το Ειδικό ΠρόγραμμαΤο- 
πικής Αυτοδιοίκησης (ΕΠΤΑ), 

Ο προϋπολογισμός της δαπάνης εκτέλεσης του έργου 
ανέρχεται σε € 42.816,89 (συμπεριλαμβανομένου του 
Φ.Π.Α. 18%), με εγκεκριμένη πίστωση για το έτος 2002 € 
42.816,89. 

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ για έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 
όπως και κάτοχοι παλαιών εργοληπτικών πτυχίων Δ.Ε. 
που κατατάσσονται αυτοδίκαια στις αντίστοιχες κατηγο¬ 
ρίες και τάξεις του ΜΕΕΠ, σύμφωνα με τη παράγραφο 9 
του άρθρου 16 τον Ν. 1418/84. Οι επιχειρήσεις αυτές γί¬ 
νονται δεκτές ανάλογα με το δημοπρατούμενο ποσό του 
έργου και τα όρια τάξης του πτυχίου τους. 

Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται να κατα¬ 
τεθεί εγγυητική επιστολή € 726. Η εγγύηση παρέχεται με 
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εγγυητική επιστολή Τραπεζών που λειτουργούν νόμιμα 
στην Ελλάδα ή του ΤΣΜΕΔΕ, καθώς και με γραμμάτιο του 
Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. 

Η συνολική προθεσμία περάτωσης του έργου ορίζεται 
σε τρεις (3) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Τα 
έξοδα δημοσίευσης της παρούσας βαρύνουν τον ανάδο- 
χοτου έργου. 

Λεπτομέρειες των όρων διακήρυξης καθώς και τεύχη 
της μελέτης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παίρνουν από 
τα γραφεία του Δήμου Γ. Γεννηματά 2 Κιάτο (τηλ. Τεχνι¬ 
κής Υπηρεσίας 07420 20318) κατά τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες. 

Κιάτο, 13 Μάίου 2002 

Ο Δήμαρχος 
ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΟΥΛΟΥΦΑΣ 

-♦- 

( 22 ) 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ 

Η Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Οιχαλίας διακηρύσ¬ 
σει ότι, Εκτίθεται σε ανοικτή δημοπρασία ανάδειξης αναδό- 
χου σύμφωνα μετιςδιατάξειςτου άρθρου 4του Ν. 1418/84, 
όπωςτροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τον Ν. 2229/94, 
με το εκτελεστικό του άρθρου 43 του Π. Δ, 609/85 όπωςτρο¬ 
ποποιήθηκε με το Π. Δ. 28Α/94, του Π. Δ/τος 368/94, του Ν. 
2576/98 καθώς και της Δ17α/10/65/Φ. Ν. 402/98 απόφαση 
Υπουργού ΠΕ. ΧΩ. ΔΕ. με σφραγισμένες προσφορές με το 
σύστημα του ενιαίου ποσοστού έκπτωσης στις τιμές του τι¬ 
μολογίου της Υπηρεσίας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 6 
του Π.Δ. 609/85, για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής 
του έργου: 'Τσιμεντοστρώσεις αγροτικών δρόμων στα 
Δ.Δ." σύμφωνα με την υπ.’ αριθμ. 43/2002 τεχνική μελέτη 
της Τ. Υ.Δ.Κ. Μεσσηνίας. 

Ο προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται στο ποσό 
των 26.614,00 ευρώ, από τα οποία τα 16.620,00 ευρώ, η 
αξία των εργασιών (χωρίς αναθεώρηση), τα απρόβλεπτα 
2.942,00 ευρώ και 4.060,00 ευρώ για Φ.Π.Α. 18%. 

Η εγκεκριμένη πίστωση για την κατασκευή του έργου 
ανέρχεται στο ποσό των 19.515,77 ευρώ. Το έργο χρημα¬ 
τοδοτείται από το Σ.Α.Τ.Α. έτους 2002. 

Η προθεσμία περαίωσης του έργου ορίζεται σε δύο (2) 
ημερολογιακούς μήνες. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να συντάξει και να υποβάλλει 
στην Διευθύνουσα Υπηρεσία το κατά το άρθρο 32 του Π. 
Δ. 609/85 χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου. 

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται στο 
ποσό των 451,08 ευρώ και αντιστοιχεί στο 2% της προϋ- 
πολογιζόμενης δαπάνης του δημοπρατούμενου έργου. 

Στο Διαγωνισμό γίνονται δεκτές Α) Εργοληπτικές Επι¬ 
χειρήσεις εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.Ε. Π. Α' Τάξης και άνω 
για έργα Οδοποιίας & 

Β) Εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στα Νο¬ 
μαρχιακά Μητρώα (άρθρο 6 του Π. Δ. 472/85) καθώς και 
κάτοχοι παλαιών εργοληπτικών πτυχίων που κατατάσσο¬ 
νται αυτοδίκαια στις αντίστοιχες κατηγορίες και τάξεις 
του Μ. Ε. Ε. Π. με την παραγ. 9 του άρθρου 16 του Ν. 
1418/84. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Δημαρχείο Οιχαλίας, στο Δ. 
Δ. Μερόπης στις πέντε (5 ) του μηνός Ιουνίου του έτους 


2002, ημέρα Τετάρτη στα γραφεία του Δήμου Οιχαλίας 
στην Μερόπη και ώρα 10:30 π.μ. (ώρα έναρξης) - 11.00 
π.μ. (ώραλήξης). 

Η εμπρόθεσμη κατάθεση των προσφορών στο όνομα 
του διαγωνιζομένου, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση 
για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των 
όρων δημοπράτησης στα γραφεία του Δήμου Οιχαλίας 
και συγκεκριμένα από την Καπερνέκα Σοφία, κατά τις ερ¬ 
γάσιμες ημέρες και ώρες και στο τηλέφωνο: 07240- 
41701,2. 

Μερόπη, 2 Μάίου 2002 

Ο Πρόεδρος της Δημαρχιακής Επιτροπής 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ - ΧΑΝΤΖΑΡΑΣ 

-♦- 

(23) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΑΥΤ/ΣΗΣ & ΑΠΟΚ/ΣΗΣ 
ΤΜΗΜΑ Τ.Υ.Δ.Κ. 

Αρ. Μελ.Τ.Υ.Δ.Κ. 2/2002 

Ανακοινώνεται ότι την 1.6.2002 ημέρα Σάββατο θα γίνει 
από αρμόδια επιτροπή στα γραφεία της Κοινότητας Η ρα- 
κλειάς μειοδοτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προ¬ 
σφορές με το σύστημα των επί μέρους ποσοστών έκ- 
πττωσης κατά ομάδες τιμών ομοειδών εργασιών με συ¬ 
μπληρωμένο τιμολόγιο της υπηρεσίας και έλεγχο 
ομαλότητας των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης σύμ¬ 
φωνα μετον Ν. 1418/84 άρθρο 4ονπαρ. 4 όπως αυτό ισχύ¬ 
ει σήμερα και σύμφωνα με το άρθρο 7 του Π.Δ 609/85 
όπως ισχύει σήμερα για την ανάδειξη εργολάβου εκτελέ- 
σεως του έργου Ανάπλαση της πλατείας του οικισμού Αγ. 
Γεωργίου Ηράκλειας 

Ώρα λήξης της παραλαβής των προσφορών ορίζεται η 
18.00. 

Ο διαγωνισμός και η εκτέλεση του έργου θα γίνουν σύμ¬ 
φωνα με τις διατάξεις: 

α) Του Ν. 1418/84 «Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συνα¬ 
φών θεμάτων" ως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με 
τους Ν.2229/94. Ν.2308/95, Ν.2338/95, Ν 2518/97, Ν. 
2372/96, Ν.2576/98 τον Ν.2741/99 καθώς και τον Ν. 
2940/01. 

β) Του Π.Δ 609/85 "Κατασκευή Δημοσίων Έργων", όπως 
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα Π.Δ 323/89 Π.Δ 
225/89 Π.Δ 286/94, Π.Δ 368/94, Π.Δ 402/96. Π.Δ. 210/97, 
Π.Δ 285/97 και Π.Δ. 218/99. 

γ) Των Π.Δ. 410/95, ΠΔ 23/93 και Π.Δ. 171/87 «Όργανα 
που αποφασίζουν κ.λ.π.". 

δ) Των υπ’ αριθμ. Δ17α/08/16/ΦΝ. 402/98, 

Δ17α/10/65/ΦΝ 402/98 & Δ17α/05/35φν402/26-4-99 από¬ 
φασης του υπουργείου Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. 

ε) Της υπ’ αριθμ. Δ17α/10/65/Φ.Ν. 402/98 "Προσδιορι¬ 
σμός του συντελεστή ρ του Ν. 2576/98 για τις κατηγορίες 
των Δημοσίων Έργων και συμπλήρωση της Απόφασης 
Δ17α/08/16/Φ.Ν.402/98" αποφάσεων του Υπουργείου 
ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 

στ) Του Π.Δ.305/96 "Ελάχιστες προδιαγραφές ασφά¬ 
λειας και υγείας στα εργοτάξια" (Φ.Α.Υ.Σ.Α.Υ) σε συμμόρ¬ 
φωση προς την οδηγία 92/57/ ΕΟΚ. 

ζ) Τις αποφάσεις 433/2000 καθιέρωση του Φ.Α.Υ. και 
ΔΕΕΠΠ ΟΙΚ 502/2000 του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. 
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η) Το Π.Δ. 334/2000 περί προσαρμογής της ελληνικής 
νομοθεσίας για τα δημόσια έργα προς τις οδηγίες 
93/37/ΕΟΚ όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε. 

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 28849,56€ 
συν 3750,44 € για Φ. Π.Α. 13%. Συνολικά δηλαδή 32600,00 
€ και η χρηματοδότησή του θα γίνει από ίδιους πόρους 
της κοινότητας. 

Η προθεσμία που θα τελειώσει το έργο ορίζεται σε 4 
ημερολογιακούς μήνες. 

Το έργο εντάσσεται στην κατηγορία "ΟΔΟΠΟΙΙΑ" και 
για τον προσδιορισμό του συντελεστή ρ ισχύουν οι εξι¬ 
σώσεις της κατηγορίας αυτής (αποφ. Δ17α/10/65/Φ.Ν. 
402/98 ΦΕΚ 835Β/12-8-98). 

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό που θα κατατε¬ 
θεί κατά την υποβολή των προσφορών, είναι 580.00 €. και 
βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμμάτιου ει- 
σπράξεως του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή 
εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του 
ΤΣ.Μ.Ε.Δ.Ε. και θα απευθύνεται στην κοινότητα Ηράκλει¬ 
ός. 

Τα έξοδα δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης 
τόσο της αρχικής όσο και των Τυχών επαναληπτικών δη¬ 
μοπρασιών βαρύνουν τον ανάδοχο του έργου. Στην δη¬ 
μοπρασία μπορούν να λάβουν μέρος: 

Α) εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο 
Μ.Ε.Ε.Π. Α1 τάξης( Α τάξης με την παλαιά νομοθεσία) και 
άνω για έργα ΟΔΟ Π 011 ΑΣ Για τη ν 2η τάξη (Δ1 -Δ- Ε-Ζ-Η τά¬ 
ξη με την παλαιό νομοθεσία) και άνω η συμμετοχή στον 
διαγωνισμό είναι δυνατή σύμφωνα με τους περιορισμούς 
του νόμου για τα κατώτερα όρια. 

Β) κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγε¬ 
γραμμένες στην ίδια τάξη και κατηγορία του έργου του 
Μ.Ε.Ε.Π. με τις ισχύουσες προϋποθέσεις του νόμου. 

Γ) Οι κάτοχοι παλαιών ισοδύναμων πτυχίων που βρί¬ 
σκονται σε ισχύ και κατατάσσονται αυτοδίκαια στις αντί¬ 
στοιχες κατηγορίες κοιτάξεις Μ.Ε.Ε.Π. σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία για έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 

Δ) Εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στα Νο¬ 
μαρχιακά Μητρώα ίσου ή μεγαλύτερου του παραπάνω 
προϋπολογισμού για έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της μελέ¬ 
της και της διακήρυξης από τα γραφεία της Κοινότητας 
Ηράκλειός κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 
(Τηλ.0285071545) όπως και να προμηθευτούντατεύχη της 
μελέτης εφ’ όσον το επιθυμούν καταβάλλοντας στο ταμείο 
της Κοινότητας το ποσό των 14,50 €. Περίληψη της αν δεν 
επιτευχθεί αποτέλεσμα ή οι δοθείσες προσφορές κριθούν 
ασύμφορες η δημοπρασία θα επαναληφθεί το επόμενο 
Σάββατο στην ίδια ημέρα, ώρα και στον ίδιο χώρο. 

Ο Πρόεδρος 
ΦΑΝΗΣ ΙΩΑΝ. ΓΑΒΑΛΑΣ 

-♦- 

(24) 

ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΟΡΦΑΝΟΥ 
Αριθ. Πρωτ. 2611 

Γνωστοποιείται ότι ο Δήμαρχος ΟΡΦΑΝΟΥ προσκαλεί 
τους ενδιαφερομένους σε μειοδοτικό διαγωνισμό με 
σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με το άρθρο 7 του 
ΠΔ 609/85 και συγκεκριμένα με το σύστημα προσφοράς 
(ενιαίου ποσοστού έκπτωσης επί τοις εκατό σε ακέραιες 


μονάδες επί τωντιμώντου τιμολογίου) (με επί μέρους πο¬ 
σοστά έκπτωσης κατά ομάδες ομοειδών εργασιών) σε 
συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν .2940/01 και της εγκ.22/ 
Δ 17α/03/ 45/Φ.Ν.430/30.8.2001 του άρθρου 2 του 
Ν.2576/98 και των Δ17α/10/65/ΦΝ402/12-8-1998. Ε27- 
Δ17α/03/71/ΦΝ 402/28-8-98 και Δ17α/07/37/ΦΝ4-3/7/00 
για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου: 

«Εσωτερική Οδοποιία δ.δ. Γαληψού» 

Προϋπολογισμού κατά την μελέτη της υπηρεσίας 
50.082,80 ΕΥΡΟ (χωρίς ΦΠΑ). 

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΣΑΤΑ με υφι¬ 
στάμενη πίστωση 58.694,06 € για το έτος 2002. 

Ο διαγωνισμός και η κατασκευή του έργου διέπεται από 
τις διατάξεις του Ν. 1418/84 και Ν.2576/98 και αυτές των 
Π.Δ. 609/85 όπως τροποποιήθηκε με το ΠΔ. 218/99, των 
Π.Δ.171/87, και ΠΔ.410/96 για τον Δημοτικό και Κοινοτικό 
Κώδικα. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Δήμου Ορφα¬ 
νού στις 22-05-2002 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. 
(ώρα λήξης επίδοσης προσφορών). 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές ημεδαπές εργοληπτι¬ 
κές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρή¬ 
σεων γραμμένες στο ΜΕΕΠ, για έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ τάξης 
Α και άνω καθώς και οι εγγεγραμμένοι στα Νομαρχιακά 
Μητρώα κατασκευαστές δημοσίων έργων που έχουν το 
δικαίωμα κατασκευής της αντίστοιχης κατηγορίας έργων 
και προϋπολογισμού και σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του 
άρθρου 4 του Ν.2229/94 εργοληπτικές επιχειρήσεις κρα¬ 
τών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατασκευαστι¬ 
κές επιχειρήσεις εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με 
τις διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας, και έχουσες εκπλη¬ 
ρώσει τις νόμιμες υποχρεώσεις τους. 

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε πο¬ 
σοστό δυο τοις εκατό (2%) επί του ποσού του προϋπολο¬ 
γισμού του έργου, ήτοι ποσό 1001,66 ΕΥΡΩ και π σχετική 
εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς τον Δήμο ΟΡ¬ 
ΦΑΝΟΥ. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν από τα 
τεύχη της υπ’ αριθμ. 62/02 μελέτης της Τ.Υ.Δ.Κ. Ν. Καβά¬ 
λας στα γραφεία της Υπηρεσίας και στο Δημοτικό Κατά¬ 
στημα στις εργάσιμες μέρες και ώρες και να προμηθευ- 
θούν θεωρημένο έντυπο προσφοράς από τα γραφεία της 
Τ.Υ.Δ.Κ. 

Γαληψός, 13 Μάίου 2002 

Ο Δήμαρχος 
(υπογραφή) 

-♦- 

(25) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α.Μ.Θ. 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ &Δ/ΣΗΣ 

Ν. ΞΑΝΘΗΣ-Τ.Υ.Δ.Κ. 

ΔΗΜΟΣ ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ 

Αριθ. Μελέτης 170/2001 
Αριθ. Πρωτ. 1868 

Ο Δήμος Βιστωνίδας του Νομού Ξάνθης προκηρύσσει 
Δημόσιο ανοιχτό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμέ¬ 
νες προσφορές και με το σύστημα προσφοράς με επιμέ- 
ρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών και έλεγχο 
ομαλότητας των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης, σύμ¬ 
φωνα με τις διατάξεις του Ν. 2940/01, Ν. 1418/84 «Δημό- 
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σια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», Ν, 2229/94 
και των εκτελεστικών διαταγμάτων αυτών, των Π.Δ. 
609/85, Π.Δ. 171/87, Π.Δ. 323/89, Π.Δ. 28/80, του Ν. 
2576/98 καθώς και των αποφάσεων και εγκυκλίων που 
αφορούν δημοπρατήσεις έργων, για την ανάδειξη αναδό- 
χου του έργου: «Διαμόρφωση πλατείας στον οικισμό Γε- 
νισέας» συνολικού προϋπολογισμού 14.160.000 δρχ. ή 
41.555,39 ευρώ (12.000.000 για εργασίες και 2.160.000 
ΦΠΑ). 

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις της ΣΑ- 
ΤΑ/2002 με υπάρχουσα πίστωση για το 2002 29.347,03 
ευρώ ή 10.000.000 δρχ. 

Η δημοπτασία θα διεξαχθεί στις 5.6.2002 ημέρα Τετάρ¬ 
τη και ώρα 10.00 ως 11.00 (λήξη παραλαβής προσφορών) 
στα γραφεία του Δήμου Βιστωνίδας Ν. Ξάνθης από την 
αρμόδια επιτροπή του διαγωνισμού. 

Το έργο θα εκτελεστεί σύμφωνα με την αρ. 170/2001 με¬ 
λέτη της Τ.Υ.Δ.Κ. σε προθεσμία (3) τριών ημερολογιακών 
μηνών και αφορά την κατασκευή τριών πλατειών και συ¬ 
ντήρηση άλλης μίας. 

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις γραμμένες στο ΜΕΕΠ Α’ τάξης και άνω για έργα 
Οικοδομικά. 

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν εγγύηση 
συμμετοχής 2% επί του εγκεκριμένου προϋπολογισμού 
της μελέτης χωρίς το ΦΠΑ, δηλαδή 240.000 δρχ. που θα 
απευθύνεται στον Δήμο Βιστωνίδας, καθώς επίσης και 
υπεύθυνη δήλωση και βεβαίωση για το ανεκτέλεστο μέ¬ 
ρος των συμβάσεων σύμφωνα με το άρθρο 16παρ. 7 του 
Ν. 1418/84 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 2229/94 και το 
άρθρο5τηςΕΔ2α/01/27/ΦΝ294/18.3.85, όπωςτροποποι- 
ήθηκε με την 17α/03/74/ΦΝ312/16.12.94. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες στην Τ.Υ.Δ.Κ. Ν. Ξάνθης ή στον Δήμο Βιστωνίδας. 

Γενισέα, 13 Μάΐου 2002 
Ο Δήμαρχος 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ 

-♦- 

(26) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΑΥΤ/ΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΟΛΥΜΠΟΥ 
Αριθ. Πρωτ. 1745 

Ο Δήμος ΟΛΥΜΠΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ Ν. Λάρισας, διακη¬ 
ρύσσει τη διενέργεια δημοπρασίας, σύμφωνα με τον 
Ν.2940/2001 με σφραγισμένες προσφορές και με το σύ¬ 
στημα προσφοράς με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης κα¬ 
τά ομάδα τιμών (τα επί μέρους ποσοστά έκπτωσης για κά¬ 
θε ομάδα τιμών της προσφοράς θα είναι σε ακέραιες μο¬ 
νάδες επί τοις εκατό) και έλεγχο ομαλότητας (άρθρο 7 
του ΠΔ. 609/85) για το έργο "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΤΟ 
Δ. Δ. ΠΥΘΙΟΥ" με προϋπολογισμό 88.000 ΕΥΡΩ. 

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στα γραφεία του Δήμου, 
την 29-5-2002 ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ από ΙΟ.ΟΟπ.μ. έως 11.00 
π.μ, (λήξη επίδοσης προσφορών) από την επιτροπή του 
διαγωνισμού. Επαναληπτική θα γίνει την 5.6.2002 ημέρα 
ΤΕΤΑΡΤΗ την ίδια ώρα. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί:. 


Α. Κοινοπραξίες από εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγε¬ 
γραμμένες στο ΜΕΕΠ για όλεςτις κατηγορίες ταυ έργου, 
δηλαδή για Β’ τάξης και άνω για έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, 

Β. Κοινοπραξίες επιχειρήσεων που να καλύπτουν όλες 
μαζί τις παραπάνω καλούμενες κατηγορίες. 

Γ. Κοινοπραξίες επιχειρήσεων της ιδίας κατηγορίας 
που να ανήκουν όλες στην καλούμενη στην δημοπρασία 
τάξη. 

Δ. Επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο Νομαρχιακό Μη¬ 
τρώο του Ν. Λάρισας ή ενός από τους γειτονικούς Νο¬ 
μούς της, όπου όμως ο Νομός Λάρισας δηλώθηκε ως 
Δεύτερος Νομός, για όλεςτις παραπάνω κατηγορίες του 
έργου. 

Η ανάδειξη του μειοδότη θα γίνει με την εφαρμογή της 
διαδικασίας του Ν.2576/98 και με τους συντελεστές ρ της 
κατηγορίας των έργων ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και εφόσον προκύ- 
ψουν περισσότερες της μίας μειοδότριες επχειρήσεις με 
ίσες προσφορές, ο ανάδοχος θα αναδειχθεί με κλήρωση 
μεταξύ των επιχειρήσεων αυτών. 

Η εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία ορίζεται σε 
1.760 ΕΥΡΩ σε εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τρά- 
πεζας ή του ΤΣΜΕΔΕ ή σε γραμμάτιο του Ταμείου Παρα¬ 
καταθηκών και Δανείων. 

Το έργο χρηματοδοτείται από Σ.Α.Τ.Α. 

Τ α συμβατικά τεύχη είναι διαθέσιμα για ενημέρωση των 
ενδιαφερομένων στα γραφεία του Δήμου τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες. 

Τα έξοδα για τη δημοσίευση της περίληψης της διακή- 
ρυξηςτόσοτης αρχικής όσο και τυχόν επαναλήψεώντης, 
βαρύνουν τον ανάδοχο του έργου. 

Καλλιθέα, 10 Μάΐου 2002 

Ο Δήμαρχος 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΤΑΝΑΡΑΣ 

-♦- 

(27) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΖΑΛΟΓΓΟΥ 

Αριθ. Πρωτ.: 2996 

Ο Δήμαρχος Ζαλόγγου Ν. Πρέβεζας, Διακηρύσσει ότι: 

Εκτίθεται σε δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με το σύ¬ 
στημα προσφοράς: 

«Ενιαίο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί 
τοις εκατό στις τιμές του τιμολογίου» για την ανάδειξη 
μειοδότη κατασκευής του έργου με τίτλο: 

«ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ {Β' Εργολαβία}» προϋπ/σμού 
[€73.370] με δημοπρατούμενο ποσό [€60.951,80] και πί¬ 
στωση για το έτος 2002 [€ 59.448,89]. 

Ημερομηνία δημοπρασίας η «5-Ιουνίου 2002» ημέρα Τε¬ 
τάρτη και ώρα 11:00 π.μ. [Λήξη κατάθεσης προσφορών] 
στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ζαλόγγου. Σε περί¬ 
πτωση που δεν επιτευχθεί αποτέλεσμα για οποιοδήποτε 
λόγο, ο διαγωνισμός θα επαναληφθείτην «12.6.2002» στο 
ίδιο τόπο και ώρα. Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται το 2% 
του δημοπρατούμενου ποσού ήτοι [€ 1.219] και παρέχε¬ 
ται κατά το άρθρο 23 του Π.Δ. 609/85. Γίνονται δεκτές: 

Τεχνικές Επιχειρήσεις γραμμένες στο ΜΕΕΠ Β’ τάξεως 
και άνω για έργα Οδοποιίας. 

Πρόσθετες πληροφορίες στους ενδιαφερομένους πα¬ 
ρέχονται από το Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ζαλόγ- 
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γου και την ΤΥΔΚ Πρέβεζας, κατά τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες. 

Κανάλι, 14 Μάίου 2002 

Ο Δήμαρχος κ.α.α. 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ 
-♦- 

(28) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΖΑΛΟΓΓΟΥ 

Αριθ. Πρωτ.: 2995 

Ο Δήμαρχος Ζαλόγγου Ν. Πρέβεζας, Διακηρύσσει ότι: 

Εκτίθεται σε ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προ¬ 
σφορές σύμφωνα με τις διατάξεις ΕΚΠΟΤΑ (Υπ. Αποφ. 
11389/93 η προμήθεια ενός μεταχειρισμένου ανατρεπο¬ 
μένου φορτηγού (έως 6 έτη). 

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προμήθεια είναι [€ 
36.500]» συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές προσφορές που αφο- 
ρούντο υπό προμήθεια μηχάνημα εγχώριας ή αλλοδαπής 
παραγωγής και προέλευσης. 

Ισχύουν γενικά οι διατάξεις που αναφέρονται στο άρ¬ 
θρο 18 του ΕΚΠΟΤΑ. 

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό 
ανέρχεται στο ποσό των [€ 1.547]. 

Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών από την 
αρμόδια Επιτροπή ορίζεται η «5 Ιουνίου 2002» ημέρα Τε¬ 
τάρτη και ώρα 11:00 π. μ στο Δημοτικό Κατάστημα του Δή¬ 
μου Ζαλόγγου. 

Ημερομηνία αποσφράγισης της οικονομικής προσφο¬ 
ράς ορίζεται η «19 Ιουνίου 2002» ημέρα Τετάρτη και ώρα 
11:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ζαλόγγου 
από την αρμόδια Επιτροπή. 

Κατά την ημέρα αποσφράγισης των προσφορών μπο¬ 
ρούν να παρίστανται οι νόμιμοι εκπρόσωποι των διαγωνι- 
ζομένων. 

Τα έγγραφα της προμήθειας μπορούν να ζητηθούν από 
το Γραφείο του Δήμου στο τηλέφωνο [0682051512]. 

Οι ενδιαφερόμενοι ή εξουσιοδοτημένοι νόμιμοι εκπρό¬ 
σωποί τους μπορούν να παραλάβουν τα τεύχη δημοπρά- 
τησης κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Δήμο 
Ζαλόγγου. 

Κανάλι, 14 Μάίου 2002 

Ο Δήμαρχος κ.α.α. 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ 

-♦- 

(29) 

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΙΤΑΜΟΥ 

Αριθ. Πρωτ.:3334 

Ο Δήμαρχος Ιτάμου προκηρύσσει μειοδοτικό διαγωνι¬ 
σμό με σφραγισμένες προσφορές δια συμπληρώσεως τι¬ 
μολογίου για την προμήθεια υλικών ύδρευσης έτους 2002. 

Ο προϋπολογισμός της δαπάνης της δημοπρατούμε- 
νης προμήθειας ανέρχεται σε 17407,50 € πλέον Φ.Π.Α. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει τηνΤετάρτη 29 Μάίου 2002, στο 
Δημοτικό Κατάστημα στην έδρα του Δήμου το Καλλίθη- 
ρο. 


Ώραέναρξηςτου διαγωνισμού ορίζεταιη 10:00π.μ. και 
ώρα λήξης της αποδοχής των προσφορών η 11:00 π.μ. 

Η προθεσμία περαιώσεως του έργου ορίζεται σε ένα (1) 
ημερολογιακό μήνα. 

Η εγγύηση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό ορίζεται 
σε 5% του προϋπολογισμού των προς δημοπράτηση ερ¬ 
γασιών 871,00 € και βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισό¬ 
ποσου γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δα¬ 
νείων ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης Τραπέζης 
ήτοι του Ταμείου συντάξεως Μηχανικών και εργοληπτών 
Δημοσίων έργων συντεταγμένης κατά τον ισχύοντα τύ¬ 
που για το Δημόσιο. 

Της διακήρυξης και της μελέτης δύναται να λάβουν 
γνώση οι ενδιαφερόμενοι προσερχόμενοι στα γραφεία 
του Δήμου Ιτάμου (τηλ. 0441081642) και της ΤΥΔΚ Καρδί¬ 
τσας κατά τις εργάσιμες ήμερες και ώρες. 

Καλλίθηρο, 14 Μάίου 2002 

Ο Δήμαρχος 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΑΝΤΗΛΑΣ 

-♦- 

(30) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ 
Αριθ. Πρωτ. 6263 

Ο Δήμος Γαζιού Νομού Ηρακλείου, προκηρύσσει σε 
ανοικτή δημοπρασία την εκτέλεση του έργου «ΚΑ¬ 
ΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ 
ΓΑΖΙΟΥ» με σύστημα προσφοράς το με επί μέρους ποσο¬ 
στά έκτπωσης σε ακέραιες μονάδες επί της εκατό (%) κα¬ 
τά κατηγορία εργασιών, στις τιμές του τιμολογίου της με¬ 
λέτης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του 
Ν.1418/84, του Π.Δ. 609/85, του Π.Δ. 171/87, του Π.Δ. 
286/94, του Π.Δ. 368/94, του Ν. 2229/94, του Ν. 2338/95, 
του Ν. 2372/96, του Π.Δ. 402/96, του Ν. 2539/97, του ΙΙΔ. 
285/97, του Ν. 2576/98, του Ν. 2741/99 και του Ν. 
2940/2001. 

Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη του έργου είναι 
117.972,00 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) και 
προέρχεται από Δημόσιες Επενδύσεις. 

Η αξία των δημοπρατούμενων εργασιών είναι 99.976,58 
Ευρώ (Δ.Ε. + 18%+ 15%)%), το οποίο αναλύεται κατά κα¬ 
τηγορία εργασιών σε Χωματουργικά 16.033,71 Ευρώ, 
Αγωγοί - Φρεάτια 58.719,93 Ευρώ και Αποκαταστάσεις 
25.222,94 Ευρώ. 

Διατιθέμενη πίστωση για το 2002, 117.972,00 Ευρώ. 

Η δημοπρασία θα γίνει την 5η Ιουνίου 2002, ημέρα Τε¬ 
τάρτη και ώρα ΙΙ.ΟΟ’ (λήξη επίδοσης προσφορών) στα 
γραφεία του Δήμου Γαζίου, από αρμόδια Επιτροπή. 

Στη δημοπρασία για υποβολή προσφοράς γίνονται δε¬ 
κτές: Εργοληπτικές επιχειρήσεις Δημοσίων Έργων ατο¬ 
μικές ή εταιρικές, εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ Τάξης Β’ και 
άνω για έργα Υδραυλικά» σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Π .Δ. 472/1985. του Π .Δ. 609/1985 και του Ν. 2940/2001. 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο ποσό των 1.999,53 
Ευρώ, με εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας 
ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή ΤΣΜΕΔΕ 
και θα απευθύνεται προς τον Δήμο Γαζιού. 

Η διανομή τωντευχώντης δημοπρασίας θα γίνεται όλες 
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τις εργάσιμες ημέρες και κατά τις ώρες υποδοχής του 
κοινού στα γραφεία της ΤΥΔΚ Ν. Ηρακλείου, οδός Αλμυ¬ 
ρού 14, ενώ περισσότερες πληροφορίες παρέχονται τις 
εργάσιμες μέρες και ώρες στα γραφεία της ΤΥΔΚ Ν. Ηρα¬ 
κλείου, ή στο Δήμο Γαζίου. 

Γάζι, 15 Μαΐου 2002 
Ο Δήμαρχος 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ 

-♦- 

(31) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΟΥ 
Αριθ. Πρωτ. 1581 

Ο Δήμαρχος του Δήμου Μαργαριτίου, Νομού Θεσπρω¬ 
τίας προκηρύσσει δημόσια ανοικτή δημοπρασία, με 
σφραγισμένες προσφορές και με ενιαίο ποσοστό έκπτω¬ 
σης σε ακέραιες μονάδες επίτοις εκατό (%) στις τιμές του 
τιμολογίου της Υπηρεσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Ν. 1418/84, όπως αυτός συμπληρώθηκε και τροποποιή¬ 
θηκε με το Ν. 2229/94 και Ν.2940/01 και του ΠΔ/τος 
609/85 και 171/87 για την ανάδειξη αναδόχου του έργου 
«Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου πλατείας Καρτερι¬ 
ού» του Δήμου Μαργαριτίου προϋπολογισμού δαπάνης 
52.853 € χωρίς ΦΠΑ (62.367 € με ΦΠΑ). 

Το έργο χρηματοδοτείται από Ε.Π.Τ.Α. και ΣΑ.ΤΑ. 

Η Δημοπρασία θα διεξαχθεί σης 5/6/2002, ημέρα Τε¬ 
τάρτη και ώρα λήξης 11:00 π. μ., στο Δημοτικό Κατάστημα 
Μαργαριτίου. 

Στην δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις γραμμένες στα ΜΕΕΠ Α’ Τάξεως και άνω για έργα 
οικοδομικά. 

Εγγύηση συμμετοχής 2% επί του προϋπολογισμού της 
μελέτης, ήτοι 1.057 €. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να απευθύνονται στην Τ.Υ.Δ.Κ. ή στα γραφεία 
του Δήμου στο Μαργαρίτι. 

Μαργαρίτι, 15 Φεβρουάριου 2002 

Ο Δήμαρχος 
ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΦΑΡΡΑΣ 

-♦- 

(32) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ 

Αριθ. Πρωτ.: 2651 

Ο Δήμαρχος: 

1) Προκηρύσσει ανοικτή δημοπρασία, με προσφορά επί 
μέρους ποσοστών εκπτώσεων, σε ακέραιες μονάδες επί 
τοις εκατό, στις ομάδες εργασιών της μελέτης και Ανα¬ 
γραφή Ολογράφως των Ποσοστών των Εκπτώσεων κα¬ 
θώς και Αναγραφή του Προσφερόμενου Ποσού κάθε 
ομάδας, σύμφωνα με το αρθ. 7 του Π.Δ. 609/85, για την 
εκτέλεση του έργου: Ασφαλτόστρωση Οδού προς «Αγ. 
Μαρίνα» Μιστρου, με δημοπρατούμενο προϋπολογισμό 
50624.09 ευρώ ή 17.250.159 δρχ. (χωρίςτον Φ.Π.Α.) (Αρ¬ 


νητικές εκπτώσεις δεν γίνονται δεκτές, επί ποινή αποκλει¬ 
σμού). Η συμπλήρωση τωνπροσφορών στη Δημοπρασία, 
θα διέπεται απαραίτητα από την αριθ. πρωτ. Δ17α/9/Φ.Ν. 
402/28.2.2001 Υ.Α. καθώς και τον Ν. 2940/6.8.2001 καιτην 
αρ. πρ. Δ 17α/03/45/Φ.Ν. 430/30.8.2001 Υ.Α. εγκύκλ. 22 
του ΠΕΧΩΔΕ. 

Η υπάρχουσα πίστωση είναι: 44.000.00 ευρώ το ποσό 
του Φ.Π.Α. είναι: 9.112.34 ευρώ. Ο Συνολικός προϋπολο¬ 
γισμός του έργου είναι: 59.736.46 ευρώ). (Η πιθανή ανα¬ 
θεώρηση, δεν περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό του 
έργου, εκτός αν ειδικά αναγράφεται). 

2) Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 5 του μήνα Ιουνίου, του 
έτους 2002, ημέρα Τετάρτη, στα γραφεία του Δήμου ΔΙΡ- 
ΦΥΩΝ, με ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών την 
11:00 π.μ. από την αρμόδια Επιτροπή του Διαγωνισμού. 

Αν η Δ/σία αποβεί άκαρπη, για οποιονδήποτε λόγο, θα 
επαναληφθεί στις 19.6.2002 ίδια μέρα και ώρα. 

3) Στην δημοπρασία γίνονται δεκτές για υποβολή προ¬ 
σφοράς, εργοληπτικές επιχειρήσεις, γραμμένες στα ΜΕ¬ 
ΕΠ για έργα Τάξης Α και Γ Νομού και Α ως Γ Πανελλήνια, 
Κατηγορίας Οδοποιίας. 

Για τον Μ.Τ.: Το ρ των υπολ/σμών εκ των/της: Οδο¬ 
ποιίας. 

Δεκαδικά υπολογισμού ποσοστών εκπτώσεων 2. Δεκα¬ 
δικά γινομένων για ομαλότητα 0. 

Επίσης γίνονται δεκτές επιχειρήσεις, από 2 ΟΜΟΡΟΥΣ 
Νομούς, με τα εξής κατώτερα όρια, (των ανωτέρων ορίων 
ισχυόντων Πανελλήνια): Ευρώ Για Α-Β-Γ = από 0. Για Δ1 
= 88041. ΓιαΔ= από 117388. Για Ε=από 293470. Για ΣΥ 
από 586941. Για Ζ= ΑΠΌ 1320616. ΓιαΗ=από 3521643, 
ή γενικά, όπως οι σχετικοί Νόμοι, κ.λπ. ορίζουν. 

Επίσης γίνονται δεκτές Κ/Ξ Πολ. Μηχ., λαμβανομένων 
υπόψη των εξής ανωτέρων ορίων: Γ ια Κ/Ξ Πτυχ. Ευρώ 2Α 
= 102715, 2Β = 322817, 2Γ=733676 2Δ1 = 1247249, 
2Δ= 1834189, 3Ε=3668379, κ.λπ., ή γενικά, όπως οι σχε¬ 
τικοί Νόμοι, κ.λπ. ορίζουν. 

4) Η εγγύηση, για τη συμμετοχή στη δημοπρασία, κα¬ 
θορίζεται σε ποσοστό 2% στον δημοπρατ/μενον προϋπο¬ 
λογισμό, δηλαδή στο ποσό των 1012,48 ευρώ και πρέπει 
να απευθύνεται προς τον Ο.Τ.Α. ΔΙΡΦΥΩΝ και να βεβαιώ¬ 
νεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμματίου του Τα¬ 
μείου Παρακαταθηκών και Δανείων, ή εγγυητικής επιστο¬ 
λής αναγωνρισμένης Τράπεζας ή του ΤΣΜΕΔΕ, συντε¬ 
ταγμένη σύμφωνα μετοντύπο που ισχύει για το Δημόσιο. 

Οι παραπάνω εγγυητικές επιστολές δεν επιτρέπεται να 
έχουν προθεσμία ισχύος, μικρότερη από 90 (ενενήντα) 
ημέρες. 

5) Οι οικονομικές προσφορές των διαγωνιζομένων, θα 
συμπληρώνονται μόνο επί του εντύπου, που χορηγεί η 
Υπηρεσία (Τ.Υ.Δ.Κ.) ή ο Ο.Τ.Α. ΔΙΡΦΥΩΝ. 

6) Πληροφορίες δίνονται στα γραφεία της ΤΥΔΚ - Ν. Εύ¬ 
βοιας, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, καθώς και στα γρα¬ 
φεία του Ο.Τ.Α. ΔΙΡΦΥΩΝ. (τηλ. 02280-51220). 

7) Γ ια την παραλαβή τευχών δημοπράτησης καταβάλ¬ 
λεται υπέρ του Δήμου το ποσό των 30 € και το διπλότυπο 
είσπραξης αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των δικαιολο- 
γητικώντης προσφοράς. 

Στενή, 15 Μαΐου 2002 
Ο Δήμαρχος 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΡΟΔΗΜΟΣ 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ 

Αριθ. Πρωτ.: 2649 

Ο Δήμαρχος: 

1) Προκηρύσσει ανοικτή δημοπρασία, με προσφορά επί 
μέρους ποσοστών εκπτώσεων, σε ακέραιες μονάδες επί 
τοις εκατό, στις ομάδες εργασιών της μελέτης και Ανα¬ 
γραφή Ολογράφως των Ποσοστών των Εκπτώσεων κα¬ 
θώς και Αναγραφή του Προσφερόμενου Ποσού κάθε 
ομάδας, σύμφωνα με το αρθ. 7 του Π.Δ. 609/85, για την 
εκτέλεση του έργου: «Δημοτική Οδοποιία», με δημοπρα- 
τούμενον προϋπολογισμό 259.106,34 ευρώ ή 88.290.485 
δρχ. (χωρίς τον Φ.Π.Α.) (Αρνητικές εκπτώσεις δεν γίνο¬ 
νται δεκτές, επί ποινή αποκλεισμού). Η συμπλήρωση των 
προσφορών στη Δημοπρασία, θα διέπεται απαραίτητα 
από την αριθ. πρωτ. Δ 17α/9/5/Φ.Ν. 402/28.2.2001 Υ.Α. κα¬ 
θώς και τον Ν. 2940/6.8.2001 και την αρ. πρ. Δ 17α/03/ 
45/Φ.Ν. 430/30.8.2001 Υ.Α. εγκύκλ. 22του ΠΕΧΩΔΕ. 

Η υπάρχουσα πίστωση είναι: 117.000,00 ευρώ το ποσό 
του Φ.Π.Α. είναι: 46.639,14 ευρώ. Ο Συνολικός προϋπο¬ 
λογισμός του έργου είναι: 305.745,48 ευρώ). (Η πιθανή 
αναθεώρηση, δεν περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό 
του έργου, εκτός αν ειδικά αναγράφεται). 

2) Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 5, του μήνα Ιουνίου, του 
έτους 2002, ημέρα Τετάρτη, στα γραφεία του Δήμου ΔΙΡ- 
ΦΥΩΝ, με ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών την 
11:00 π.μ. από την αρμόδια Επιτροπή του Διαγωνισμού. 

Αν η Δ/σία αποβεί άκαρπη, για οποιονδήποτε λόγο, θα 
επαναληφθεί στις 19.6.2002 ίδια μέρα και ώρα. 

3) Στην δημοπρασία γίνονται δεκτές για υποβολή προ¬ 
σφοράς, εργοληπτικές επιχειρήσεις, γραμμένες στα ΜΕ- 
ΕΠ για έργα Τάξης Β ως Δ1 Νομού και Β ως Γ Πανελλήνια, 
Κατηγορίας Οδοποιίας. 

Για τον Μ.Τ.: Το ρ των υπολ/σμών εκ των/της: Οδο¬ 
ποιίας. 

Δεκαδικά υπολογισμού ποσοστών εκπτώσεων 2. Δεκα¬ 
δικά γινομένων για ομαλότητα 0. 

Επίσης γίνονται δεκτές επιχειρήσεις, από 2 ΟΜΟΡΟΥΣ 
Νομούς, με τα εξής κατώτερα όρια, (των ανωτέρων ορίων 
ισχυόντων Πανελλήνια): Ευρώ Για Α-Β-Γ = από 0. Για Δ1 
= 88041. ΓιαΔ= από 117388. Για Ε=από 293470. Για Στ 
από 586941. ΓιαΖ= από 1320616. Για Η=από 3521643, ή 
γενικά, όπως οι σχετικοί Νόμοι, κ.λπ. ορίζουν. 

Επίσης γίνονται δεκτές Κ/Ξ Πολ. Μηχ., λαμβανομένων 
υπόψη των εξής ανωτέρων ορίων: Για Κ/Ξ Πτυχ. Ευρώ 2Α 
= 102715, 2Β=322817, 2Γ=733676 2Δ1 = 1247249, 
2Δ= 1834189, 2Ε=3668379, κ.λπ., ή γενικά, όπως οι σχε¬ 
τικοί Νόμοι, κ.λπ. ορίζουν. 

4) Η εγγύηση, για τη συμμετοχή στη δημοπρασία, κα¬ 
θορίζεται σε ποσοστό 2% στον δημοπρατ/μενον προϋπο¬ 
λογισμό, δηλαδή στο ποσό των 5.182,13 ευρώ και πρέπει 
να απευθύνεται προς τον Ο.Τ.Α. ΔΙΡΦΥΩΝ και να βεβαιώ¬ 
νεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμματίου του Τα¬ 
μείου Παρακαταθηκών και Δανείων, ή εγγυητικής επιστο¬ 
λής αναγωνρισμένης Τράπεζας ή του ΤΣΜΕΔΕ, συντε¬ 
ταγμένη σύμφωνα με τον τύπο που ισχύει για το Δημόσιο. 

Οι παραπάνω εγγυητικές επιστολές δεν επιτρέπεται να 
έχουν προθεσμία ισχύος, μικρότερη από 90 (ενενήντα) 
ημέρες. 


5) Οι οικονομικές προσφορές των διαγωνιζομένων, θα 
συμπληρώνονται μόνο επί του εντύπου, που χορηγεί η 
Υπηρεσία (Τ.Υ.Δ.Κ.) ή ο Ο.Τ.Α. ΔΙΡΦΥΩΝ. 

6) Πληροφορίες δίνονται στα γραφεία της ΤΥΔΚ-Ν. Εύ¬ 
βοιας, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, καθώς και στα γρα¬ 
φεία του Ο.Τ.Α. ΔΙΡΦΥΩΝ. (τηλ. 02280-51220). 

7) Για την παραλαβή τευχών δημοπράτησης καταβάλ¬ 
λεται υπέρ του Δήμου το ποσό των 30 € και το διπλότυπο 
είσπραξης αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των δικαιολο- 
γητικών της προσφοράς. 

Στενή, 15 Μάίου 2002 
Ο Δήμαρχος 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΡΟΔΗΜΟΣ 

-Φ- 

(34) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ 

Αριθ. Πρωτ.: 2650 

Ο Δήμαρχος: 

1) Προκηρύσσει ανοικτή δημοπρασία, μεπροσφοράεπί 
μέρους ποσοστών εκπτώσεων, σε ακέραιες μονάδες επί 
τοις εκατό, στις ομάδες εργασιών της μελέτης και Ανα¬ 
γραφή Ολογράφως των Ποσοστών των Εκπτώσεων κα¬ 
θώς και Αναγραφή του Προσφερόμενου Ποσού κάθε 
ομάδας, σύμφωνα με το αρθ. 7 του Π.Δ. 609/’85, για την 
εκτέλεση του έργου: «Οδοποιία σε όλα τα Δημοτικά Δια¬ 
μερίσματα», με δημοπρατούμενο προϋπολογισμό 
180.007.41 ευρώ ή 61.337.525 δρχ. (χωρίς τον Φ.Π.Α.) 
(Αρνητικές εκπτώσεις δεν γίνονται δεκτές, επί ποινή απο¬ 
κλεισμού). Η συμπλήρωση των προσφορών στη Δημο¬ 
πρασία, θα διέπεται απαραίτητα από την αριθ. πρωτ. Δ 
17α/9/5/Φ.Ν. 402/28.2.2001 Υ.Α. καθώς και τον Ν. 
2940/6.8.2001 και την αρ. πρ. Δ 17α/03/45/Φ.Ν. 
430/30.8.2001 Υ.Α. εγκύκλ. 22 του ΠΕΧΩΔΕ. 

Η υπάρχουσα πίστωση είναι: 117.000,00 ευρώ το ποσό 
του Φ.Π.Α. είναι: 32.401.33 ευρώ. Ο Συνολικός προϋπο¬ 
λογισμός του έργου είναι: 212.408,74 ευρώ). (Η πιθανή 
αναθεώρηση, δεν περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό 
του έργου, εκτός αν ειδικά αναγράφεται). 

2) Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 5, του μήνα Ιουνίου, του 
έτους 2002, ημέρα Τετάρτη, στα γραφεία του Δήμου ΔΙΡ- 
ΦΥΩΝ, με ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών την 
11:00 π.μ. από την αρμόδια Επιτροπή του Διαγωνισμού. 

Αν η Δ/σία αποβεί άκαρπη, για οποιονδήποτε λόγο, θα 
επαναληφθεί στις 19.6.2002 ίδια μέρα και ώρα. 

3) Στην δημοπρασία γίνονται δεκτές για υποβολή προ¬ 
σφοράς, εργοληπτικές επιχειρήσεις, γραμμένες στα ΜΕ- 
ΕΠ για έργα Τάξης Β ως Δ Νομού και Β ως Δ1 Πανελλήνια, 
Κατηγορίας Οδοποιίας. 

Για τον Μ.Τ.: Το ρ των υπολ/σμών εκ των/της: Οδο¬ 
ποιίας. 

Δεκαδικά υπολογισμού ποσοστών εκπτώσεων 2. Δεκα¬ 
δικά γινομένων για ομαλότητα 0. 

Επίσης γίνονται δεκτές επιχειρήσεις, από 2 ΟΜΟΡΟΥΣ 
Νομούς, μετά εξής κατώτερα όρια, (των ανωτέρων ορίων 
ισχυόντων Πανελλήνια): Ευρώ Για Α-Β-Γ = από 0. Για Δ1 
= 88041. Για Δ= από 117388. Για Ε=από 293470. Για Στ 
από 586941. ΓιαΖ= από 1320616. Για Η = από3521643, ή 
γενικά, όπως οι σχετικοί Νόμοι, κ.λπ. ορίζουν. 

Επίσης γίνονται δεκτές Κ/Ξ Πολ. Μηχ., λαμβανομένων 
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υπόψη των εξής ανωτέρων ορίων: Για Κ/= Πτυχ. Ευρώ 2Α 
= 102715, 2Β = 322817, 2Γ=733676 2Δ1 = 1247249, 
2Δ=1834189, 3Ε=3668379, κ.λπ., ή γενικά, όπως οι σχε¬ 
τικοί Νόμοι, κ.λπ. ορίζουν. 

4) Η εγγύηση, για τη συμμετοχή στη δημοπρασία, κα¬ 
θορίζεται σε ποσοστό 2% στον δημοπρατ/μενον προϋπο¬ 
λογισμό, δηλαδή στο ποσό των 3600,15 ευρώ και πρέπει 
να απευθύνεται προς τον Ο.Τ.Α. ΔΙΡΦΥΩΝ και να βεβαιώ¬ 
νεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμματίου του Τα¬ 
μείου Παρακαταθηκών και Δανείων, ή εγγυητικής επιστο¬ 
λής αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του ΤΣΜΕΔΕ, συντε¬ 
ταγμένη σύμφωνα μετοντύπο που ισχύει για το Δημόσιο. 

Οι παραπάνω εγγυητικές επιστολές δεν επιτρέπεται να 
έχουν προθεσμία ισχύος, μικρότερη από 90 (ενενήντα) 
ημέρες. 

5) Οι οικονομικές προσφορές των διαγωνιζομένων, θα 
συμπληρώνονται μόνο επί του εντύπου, που χορηγεί η 
Υπηρεσία (Τ.Υ.Δ.Κ.) ή ο Ο.Τ.Α. ΔΙΡΦΥΩΝ. 

6) Πληροφορίες δίνονται στα γραφεία της ΤΥΔΚ- Ν. Εύ¬ 
βοιας, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, καθώς και στα γρα¬ 
φεία του Ο.Τ.Α. ΔΙΡΦΥΩΝ. (τηλ. 02280-51220). 

7) Για την παραλαβή τευχών δημοπράτησης καταβάλ¬ 
λεται υπέρ του Δήμου το ποσό των 30 € και το διπλότυπο 
είσπραξης αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των δικαιολο- 
γητικών της προσφοράς. 

Στενή, 15 Μάίου 2002 
Ο Δήμαρχος 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΡΟΔΗΜΟΣ 

-♦- 

(35) 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΟΙΤΥΛΟΥ 

Αριθ. Πρωτ.: 2865 

Ο Δήμαρχος Οιτύλου διακηρύσσει ότι: 

Στις 5 του μήνα Ιουνίου του έτους 2002 ημέρα Τετάρτη 
και ώρα 11.00 π.μ. (ώρα λήξης παράδοσης προσφορών), 
θα διεξαχθεί δημόσιος μειοδοτικός διαγωνισμός με 
σφραγισμένες προσφορές με το σύστημα ενιαίας έκπτω¬ 
σης επί τις εκατό του τιμολογίου της εγκεκριμένης μελέ¬ 
της για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου 
«Ασφαλτοστρώσεις Δήμου», προϋπολογισμού δημοπρα- 
τούμενων εργασιών 223.833,05 ευρώ. 

Η εκτέλεσητου έργου διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 
1418/84 και των εκτελεστικών του Προεδρικών Διαταγμά¬ 
των (472/85, 609/85, 171/87 κ.λ.π.), του Νόμου 2576/98 
και των συναφών Υπουργικών Αποφάσεων, ΥΠΕΧΩΔΕ 
όπως ισχύουν. 

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου 
Οιτύλου. 

Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται το 2% επί του προϋπο¬ 
λογισμού της μελέτης δηλαδή το ποσό των 4.480 ευρώ. 

Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε ενενήντα 
(90) ημερολογιακές ημέρες. 

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτές Ελληνικές Εργολαβι¬ 
κές Επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.Ε.Π. Β' Τάξης 
και άνω για έργα οδοποιίας. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στα Γ ραφεία του Δήμου Οιτύ¬ 
λου στην Αρεόπολη. 

Το έργο χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ 2002. 

Πληροφορίες και έντυπα παρέχονται από την ΤΥΔΚ Ν. 


Λακωνίας και τον Δήμο Οιτύλου όλες τις εργάσιμες ημέ¬ 
ρες και ώρες. 

Αρεόπολη, 15 Μάίου 2002 

Ο Δήμαρχος 
ΠΕΤΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑΚΟΣ 
-♦- 

(36) 

ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 

Αριθ. Πρωτ.: Φ6στ./4054 

Ο Δήμαρχος Πολυγύρου: 

1. Προκηρύσσει τη διενέργεια ανοικτής δημοπρασίας 
με σύστημα υποβολής προσφορών με επιμέρους ποσο¬ 
στά έκπτωσης (Άρθρο 7 του ΠΔ. 609/85), για την εκτέλε¬ 
ση του έργου «Ασφαλτόστρωση Δημοτικών Δρόμων», 
προϋπολογισμού 159.053,38 €. 

2. Ο διαγωνισμός θα γίνει την 5 Ιουνίου 2002 ημέρα της 
εβδομάδας Τετάρτη στα γραφεία του Δήμου Πολυγύρου 
με ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών την 11 π.μ. 

3. Στη δημοαρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επι¬ 
χειρήσεις γραμμένες στο ΜΕΕΠ για όλες τις κατηγορίες 
του έργου, ήτοι Β'τάξης και άνω για έργα οδοποιίας. 

Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων της ίδιας κη- 
τηγορίας δεν γίνονται δεκτές. 

4. Η εγγύηση για συμμετοχή στη δημοπρασία ορίζεται 
σε 2.696 €,πρέπει να απευθύνεται στο Δήμο Πολυγύρου 
και να βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμμα¬ 
τίου του Ταμείου Παρακαταθηκών&Δανείωνή εγγυητικής 
επιστολής ανεγνωρισμένης Τράπεζας ή του ΤΣΜΕΔΕ. 

Οι άνω εγγυητικές επιστολές επιτρέπεται να έχουν προ¬ 
θεσμία ισχύος που όμως θα υπερβαίνει κατά 30 ημέρες το 
χρόνο ισχύος των προσφορών. 

5. Η χρηματοδότηση ίου έργου θα είναι από δημοτικούς 
πόρους. 

6. Πληροφορίες δίνονται στα γραφεία του Δήμου Πο¬ 
λυγύρου τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και στα τηλέφω¬ 
να (0371)21433,21438. 

Πολύγυρος, 14 Μάίου 2002 

Ο Δήμαρχος 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΗΡΙΤΗΣ 
-♦- 

(37) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑΣΥΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Αριθ. Πρωτ.: οικ. 22773 

Την 5η του μηνάς Ιουνίου 2002, ημέρα Τετάρτη και ώρα 
11 π.μ. (λήξη κατάθεσης προσφορών) θα γίνει στα γρα¬ 
φεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Ν.Α. Λασιθίου, ανοι¬ 
κτή δημοπρασία, σύμφωνα με τις διαδικασίες που προ- 
βλέπονται στο άρθρο 17του Π.Δ 609/85 περί εκτελέσεως 
του Ν. 1418/84 και τον Ν. 2229/84 όπως έχουν τροποποι¬ 
ηθεί και ισχύουν μέχρι σήμερα για την ανάδειξη αναδόχου 
εκτελέσεως του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ 
ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΧΡΗΣΗ 2002 (ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΗ¬ 
ΜΩΝ ΛΕΥΚΗΣ ΚΑΙ ΣΗΤΕΙΑΣ)» προϋπολογισμού δαπάνης 
εργασιών 77.000 Ευρώ (άνευ Φ.Π.Α.). 
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Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί με το σύστημα που ορίζε¬ 
ται στο άρθρο 6 του Π.Δ. 609/85, δηλ. με ενιαίο ποσοστό 
έκπτωσης στις τιμές του Τιμολογίου της Μελέτης. 

Στο Διαγωνισμό γίνονται δεκτές Εργοληπτικές Επιχει¬ 
ρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ τάξεων Β' και άνω ή 
αναβαθμισμένες Κοινοπραξίες Α’ τάξεως για έργα ΟΔΟ¬ 
ΠΟΙΙΑΣ,με τους περιορισμούς της υπ’ αριθ ΕΔ2α/01/ 
27/ΦΝ294/18-3-85 απόφασηςτου Τ.Υ.Δ.Ε. όπως έχει τρο¬ 
ποποιηθεί και ισχύει κατά την ημέρα της Δημοπρασίας. 

Ως εγγύηση συμμετοχής ορίζετεταιτο ποσό των 1540 
Ευρώ και θα παρέχεται με εγγυητική επιστολή Τράπεζας 
ή του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή με γραμμάτιο του Τ.Π. και Δ και θα 
απευθύνεται στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λασιθίου. 

Πληροφορίες και έντυπα δίδονται,στα γραφεία της 
Δ.Τ.Υ.Ν.Α. Λασιθίου, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 
μέχρι την προηγουμένη της ημέρας του διαγωνισμού 

Άγιος Νικόλαος, 15 Μάίου 2002 

Ο Πρόεδρος 
ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ 
-♦- 

(38) 

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ) 

Αριθ. Πρωτ.:513/872 

Η Υπηρεσία Προμηθειών ΠΑ προκηρύσσει τους παρα¬ 
κάτω Ανοικτούς Διαγωνισμούς 


Διακ. 75/00, ημερομηνία διενέργειας 19-6-2002 ημέρα 
Τετάρτη ώρα 10.00, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμη¬ 
λότερη τιμή, για την ανάδειξη χορηγητών ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ - 
ΣΩΛΗΝΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙ¬ 
ΡΟΥΡΓΙΚΟΥ, προϋπολογισθείσης αξίας με Φ.Π.Α. 
52.411,74 ευρώ. 

Διακ. 123/01, ημερομηνία διενέργειας 19-6-2002 ημέρα 
Τετάρτη ώρα 12.00, με κριτήριο κατακύρωσης την συμ- 
φερότερη προσφορά, για την μετάφραση και έκδοση 
ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΤΑ ΕΛΛΗ¬ 
ΝΙΚΑ, προϋπολογισθείσης αξίας με Φ.Π.Α. 58.694,06 ευ¬ 
ρώ. 

Διακ. 32/02, ημερομηνία διενέργειας 18-6-2002 ημέρα 
Τρίτη ώρα 12.00, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλό¬ 
τερη τιμή, για την ανάδειξη χορηγητών ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΥΛΙΚΟΥ ΜΕΘ, προϋπολογισθείσης αξίας με ΦΠΑ 141.919 
ευρώ. 

Διακ. 33/02, ημερομηνία διενέργειας 18-6-2002 ημέρα 
Τρίτη ώρα 10.00, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλό¬ 
τερη τιμή, για την ανάδειξη χορηγητών ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΥΛΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ, προϋπολογισθεί- 
σης αξίας με ΦΠΑ 268.267,76 ευρώ. 

Όροι συμμετοχής και πληροφορίες παρέχονται από το 
γραφείο 405 της Υπηρεσίας τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες από 8.00 έως 13.00 τηλ 6444650 και 6433116. 

Αθήνα, 15 Μάίου 2002 

Ο Διοικητής ΥΠ/ΠΑ 
ΗΛΙΑΣ ΡΙΤΣΟΥΔΗΣ 


ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 




